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كين قومية 


السّدالعالى 


شورة مشاماة 


اصكراءر 


الى زعيم المثورة المعربية المعاصرة .٠.‏ قائد 
الزدف المقدس .. فى النضال » والمعركة » 
والنصر » والبناء ٠٠‏ 


الرئيس جمال عبد المناصر 


محمد حسنى أمين 





« أن هذا السد اصبح للرانة 
الشسعب وتصميمه مه مص 
كما أنه رمز لارادته فى 0 
9 عو ممتدة من: 
هذه الفرصة عبر قرون طويا 

الحكم الاقطاعى .٠.‏ » 


اليفاق, 


م كرات قار الئورة 


« ان الشعوب تقيم النصب التذكاريةء 
تخليدا لانتصاراتها الكبرى » واننا لنعتبرر 
أن السد المعالى هو النصب التذكارى. 
لمعركة المعرب » وانطلاقة القومية المعربية 
متحقيق دورها.التاريخى ودورهاالانسافى ٠٠‏ 


انه تذكار حى خلاق » وليس مجرد حجر. 
أآصم تلقى الزهون.من حولكه فى المناسبات. ١)»‏ 


حجمال عبد الفاصص 


كلرة ف البباية 


انه لشرف لى سأظل أعتز به ٠‏ وأقدره حق قدره ٠‏ أن, 
أتيحت لى الفرصة » وأكون واحدا من ثلاثين الفا من أبناء وادى. 
النيل العظيم الذين يسابقون الزمن » ويحسيون الايام 
والساعات التى تمضي من العمل فى المشروع العظيم الخالد > 
السد العالى .. 

وبعد آن ظهر كتابى الآول فى مثل هذه الايام من العام 
الماضي عن « السد العالى انتصار الشعب » » أحسست 
احساسا عميقا أن كل يوم يمر ٠»‏ بل وكل ساعة تمضي »؛ تستحق 
أن تذكر. . بالكلمة » باللوحة » بالأغنية» بالانشودة » باللحن. . 
بقلم كاتب © أو ريشة فئان » أو صوت مطرب ٠‏ أو الحان 
موسيقار . 

وكلمة حق أجد لزاما على تسجيلها » وهى : 

مهما حاول الادب أو الفن أن يصور روعة العمل و الجهد. 
البشرى المبذول فيه » والامل الذى يحدو الجميع » وروح 
الاخلاص والتعاون المنتشرة بينهم .. مهما حاول فلن يكون 
معبرأ بتفصيل ودقة وأمائة عما يجرى هناك .. 

ولكنه جهد متواضع » نقدمه للذين حالت ظروفهم دون 
مشاهدة المعركة على الطبيعة .. اسهاما منا فى أداء الرسالة 
الاعلامية عن أهم واعظم مشروعات ثورتنا الكبرى .. 

فهناك على الضفة الشرقية للنيل » عند الكيلو ( لا ) 
جنوبى خزان اسوان .. يعيش. العمالقة الخالدون » حيثء 


العمل العظيم .. 


الجبال الشاهقة تتفجر .. النيل الخالد يتحول » ظلام 
“الليل يتبدد » أحلام الملايين تتحقق .. والآلات والكراكات 
.والعربات والصنادل » كلها احالت المنطقة الى موقع لمعركة 
فاصلة .. 


ضد الطبيعة » ضد التخلف » ضد الاستعمار .. 

تهدف الى مستقبل أفضل »© نحو القوة » نحو القمة ٠»‏ 
.نحو الرخاء . 

انها صور متتايعة متناسقة متكاملة » تصور فى مجموعها 
ثورة .. فى الاقتصاد » فى الهندسة © فى السياسة » فى 
النصر فى معركة الشرف . 

واذا تكاملت لاى ثورة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وبرنامج تنفيذ أهدافها » فهى بحق جديرة بأن 
«تسمى ثورة شاملة .. 

.وهذا ما يتضمنه موضوع الكتاب .. 


محمد حسنى آمين 


الترل 
القا"ف 
شور 

افصارية 


السد العالى 
ضرورة حتمية 
للتنمية الاقتصادية 


قيل ذات يوم « ان من بين جميع الوسائل التى تستخدمها (مصر) 
.لزيادة ثروتها الاقتصادية وسيلة واحدة لم تخذلها ابدا .. تلك هى 
النيل » فكلما ولت هذه البلاد وجهها شطره لم يخيب لها رجاء . » 

ولقد اشار السيد الرئيس الى مشروع السد العالى: فى خطابه 
يوم 19 من يوليو عام /1ه19 فى مجلس الامة » بأنه حجر زاوية أساسية 
مى مشروعاتنا لمواجهة المستقبل ؛ ورمز لتصميم شعب ‏ طال تخلقه 
عن موكب الحياة على اللحاق بهذا الموكب . 

لذلك فالسد العالى ضرورة قومية واقتصادية كتوفير الرخاء لابناء 
الامة والقضاء على مشكلاتنا التى ةنلخص فى الآتى : 

١‏ الرقعة المزروعة ضئيلة لاتفى بحاجات السكان الحالبين 
ويخاصة قى المواد النذائية , 

وهذه المساحة مع ضاآلتها مهددة فى غالب السئين بنقص كبير فى 
.حاجاتها المائية مما يتطلب عملا سريعا يضمن الوفاء بهذه الحاجات على 

؟ ‏ السكان يزيد عددهم باطراد ويشكل محسوس عما كان عليه 
الحال مى السسنوات الماضية مما يتطلب تدبير مياه تخزين جديدة لامكان 
السير قدما قى التوسع الزراعى . 

*؟ ‏ والبلاد معرضة فى كثير من الاحيان لاخطار الفيضانات 
العالية . 

5 ب والتصنيع فى البلاد يجب أن ينمو ويطرد سريعا ويزدهر 
لانه لا يتأتى لامة متمديئة ان تساير ركب الحضارة فى العالم دون أن 
يخطو التصنيع يها أكبر الخطى ؛ ودون ان يسير جنبا الى جنب مع خطوات 
التقدم فى الزراعة الى حد الاكتفاء الذاتى . 
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وسنتبين فيما يلى باختصار تأثر السد العالى على أوضاعنا 
الاقتصادية وذلك بالتعرف على تكائيف الملشروع » وفوائده والمزايا التى 
يتيحها لزيادة الدخل القومى والدخل الحكومى . 
أولا َ تكاليف الملشروع : 

تقدر التكاليف الاجمالية ليتاء السد العالى وانثقاء محطة توليد 
الكيربا ومد الخطوط الكهربية بمبلغ 117 مليونا من الجنيهات موزعة على 


الوجه الآتى : 
تكليف يناء السد العالى فى مرحلته النهائية : دوه6م مليون جنيه 
تعويضات حلفا والئوبة و.1 مليون جنيه 


تكاليف محطة توليد الكهريا متضمنة الاعمال المدنية ‏ دولاه مليون جنيه 
تكاليف مد خطوط نقل الكهربا وفروعها واقامة 





محطة التحويل . وءه مليون جنيه 
جملة التكاليف و58١1‏ مليون جنيه 


فاذا أضقنا الى هذا ما تتكلفه مشروعات الرى واصلاح الاراضي 
وانشاء الطرق والمساكن والمرافق العامة بلغت قيمة التكاليف النهائية 
حوالى 5١8‏ مليون جنيه . 


ثانيا : ان السد المعالى يتيح كنا المزايا التالية 

١‏ التوسع الزراعى فى مساحة حوالى مليون فدان » مع تحويل 
حياض الوجه القيلى فى مساحة حوالى .٠..ر..,‏ فدان الى رى ممستديم 
بما يزيد المساحة اازروعة الحالية ./ 

؟ ‏ ضمان احتياجات الرى لجميع الاراضي المزروعة ‏ الحالية 
والمستجدة فى جميع السنين حتى فى أقل السنين ايرادا مع ضمان 
وصول مياه الرى للزراعات المختلفة بالكميات المناسبة فى الاوقات 
التاسية ما'يزية من نخلتهنا + 

؟؟ ‏ تحسسين صرف جميع الاراضي الزراعية بما يزيد غلتها فضلا 
على تبسيط مشروعات الصرف وتوفير كثير من نفقاتها . 

؟ ‏ ضمان زراعة ...ر../ فدان أرز سنويا مهما كان ايراد 
التهن ب 

ه ‏ الوقاية الكابلة من اخطار الفيضانات العالية دون الحاجة الى 


مل النها نيف القلية ليع السرالعاقت 
ْ بملايبنا لجنييات 
















55-6 اا ا 
سم ويرط 









نض اللبرياء وفررعلا 2 4 
دافا مطات ممريل 6 فا ليف ارا 


اس العالى ف صلم 
النرائيه 






6 كل ترشب 
اللررياء يشمن الأعرال 
ال مرئية 


)٠١ شكإرقم‎ 


تعلية جسور النيل الحالية أو تقويتها الامر الذى نصرف عليه مصلحة 
الرى فى الوقت الحاضر مبالغ باهظة سنويا فضلا على تفادى تلف كثير 
من الزراعات نتيجة لرشح المياه بها وتوفير جهود عمال مراقية جسور 
النيل فى أآثناء الفيضانات والاستفادة بهم فى الشئون الزراعبة . 

1 تحسين حالة الملاحة . 

/ا ‏ تحسين اقتصاديات كبرية خزان اسوان بما يضاعف الطاقة 
الكهربية الثابتة للمحطة . 


م - امكان ضمان وجود فرق نوازن على القناطر الكبرى على 
النيل طول العام مما يهىء توليد القوى الكهربية منها مع امكان اقامة 
قناطر أخرى على النيل للاستفادة بجميع انحدار مياه النيل فى توليد 
الكهريا . 

١‏ توليد طاقة كهربية تقدر يتحو ١١‏ مليار كيلوات ساعة سنويا 
أو ما يعادل ستة أمثال الطاقة الهكربية المستعملة بمصر فى الوقت 
الحاشر ميا يساععد على خلق صناعات جديدة وازدهار الصناعات 
الحالية . 

٠ توفير حوالى هر؟ مليون طن مازوت سنويا‎ ٠ 

١‏ توفير العملات الصعبة نتيجة الاستغناء عن كثير من المواد 
المستوردة . 

؟ ‏ تشغيل مئات الالوف من العمال فى اصلاح الاراضي 
والصناعات الجديدة . 

وبتحويل هذه المزايا الى ارقام يتضح ان الزيادة فى الدخّل القومى 
والدخل الحكومى التى يمكن أن تحصل عليها الجمهورية العربية المتحدة 
نتيجة تنفيذ هذا المشروع والمشروعات المترتبة عليه مقدرة بملايين 
الجنيهات المصرية كالآتى  :‏ 
ثالثة ‏ الزيادة السذودة فى الدخل القومى : - 

مليون جنيه 

1 التوسع فى زراعة حوالى ...ر...را فدان‎ ١ 

جديد مع تحويل حياض الوجه القبلى الى نظام الرى المستديم . 


؟ ا ضيان احتياجات الرى لجميع الاراضي الزروعة الحالية 


يه 


والمستجدة فى جميع السنين حتى فى اقل السنين ايرادا وتحسين 


مليون جنيه 
صرفها وضمان زراعة ...ر..لا فدان ارز سنويا ٠‏ لف 


وقاية البلاد من اخطار الفيضانات العالية ومنع الرشح 
بالاراضي المجاورة وتلافى غرق السواحل والجزر ٠١ ٠‏ 
ع تحسين الملاحة نتيجة للتحمم فى التصرفات خلف 
السد . 0 
ه ‏ انتاج طاتة كهربية تقدر يحوالى ١‏ مليار كيلواتساعة 
سنويا مع تحسين اقتصاديات مشروع كهربة خزان اسوان ٠‏ 1 


1 الجميلة ‏ 586 
رابعا ‏ الزيادة السنوية فى الدخل الحكومى : - 


١‏ الزيادة فى الدخل الحكومى من متحصلات الاموال 
والشرائب على الاطيان المستجدة وزيادة اتتاج الاراضي 





الحالية . 1 
؟ ل زيادة دخل الحكومة نتيجة تحسين الملاحة وتوفي 
مصروفات تحفظات النيل وخلافه ٠‏ مر؟ , 
ما ل زيادة دخل الحكومة من مشروع كهرية السد 
العالى . مر١١1‏ 

الجملة | ؟؟ 


يتضح من ذلك أن نسبة العائد من المشروع الى جملة تكاليفه تبلغ 
حوالى 4ه /ز وهى نسبة عالية جدا كما ان المشروع يغطى جميع تكاليفه 
فى أقل من سنتين وذلك بخلاف ما سيعود على الحكومة من أموال نتيجة 
بيعها الاراضي التى سيتم استصلاحها . 


خامسا : المزايا التى يتيحها المشروع كجمهورية السودان : 
١‏ التوسع الزراعى فى حوالى ثلاثة أمثال المساحة المزروعة 


حاليا . 
؟ ل ضمان احتياجات الرى لجبيع الاراغي المزروعة حاليا 
والمستجدة . 
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سم توصي سين الزبارة فى الرض ل لقو 
شن سشريع ا_رالعال 


طاقة لراشية تقدد ب 0 يليا ركيلووات 


زراعت حواق ...نر ...را قدان 
دتحبيل .٠ر١٠7‏ ذدان من رك أحياض الى الرى لمستويم 


مان الى السّديم وزماعة 
١ ٠١د ٠٠-‏ فران أرزستويا 





- 27 ليو ئجي 
زبارة ق الرعل القرك 


شكل رقم لفق 


الزبإرة فى الل ىورا لالعالى 


زد لاوم برمسشرارع امسر 
أبإدة لئغصلات الطراشمب 


عل الأطيان السجّرة 





الزبإرة فى ارط لافارى 
مسابو سيم 


شكل رقم () 


التوسع فى زراعة القطن طويل التيلة . 

1 زيادة الدخل السنوى للحكومة والدخل القومى من الزراعة 
يحوالى ..؟ بز . 

32 الانتفاع من السدود التى تقوم حكومة السودان بانشائها 
واستغلال سقوط اياه منها فى توليد الكهربا . 

امكان ملء الخزانات التى يقيمها السودان من المياه الرائقة 
ياوها يفال من تاشن ببنعة بعقاه الاكز اقلت در والنيب: الطمى:.. 
سادسا : دور السد العالى فى المجتمع الاشتراكى الجديد : 

(1) السد العالى ومفهوم الاشتراكية اللعربية : 

لقد ذكر السيد الرئيس فى بيانه الذى القاه يوم 1 من يوليو عام 
أمام المؤتمر العام للاتحاد القومى ما يلى : 

« لقد كان التفكير فى السد العالى جزءا من العمل الثورى فى 
معركتنا من أجل العدل الاجتماعى .. » 

وقال:: 

« وما كان يمكن أن تكون هناك خطة اقتمادية دون هدف 
اجتماعى . . بل لقد كان يمكن أن تؤدى الخطة الى عكس المقصود منها 
اذا كان الاهتمام يوجه الى ناحيتها الاقتصادية مجردا من كل وعى 
اجتماعى .. » 

ولذلك فالسد العالى بصفته الاتتصادية والاجتماعية على راس 
قائية اللشروعات التى تهدف الى تأكيد مفاهيم اشتراكيتنا العربية . 

والاشتراكية العربية فى ابسط معانيها هى زيادة الانتاج القى تؤدى 
الى انخفاض الاسعار .. وزيادة الدخل القومى لتحقيق الكفاية والعدل 
لجميع المواطنين .. واتاحة الفرصة لكل فرد للعمل لرفاهيته ورفاهية 
الجموع .. 

واشتراكيتنا تعنى أن يكون الدخل القومى شركة بين المواطنين » 
كل بقدر جهده الحتيقى فى تحقيق هذا الدخل القومى ؛ فلكل مواطن حق 


لا 


فى ثروة وطنه طبقا لجهده الخاص » والفرصة متكافئة أمام الجميع » 
والكق مساواة بين اناس + 

لذلك كان لزاما علينا أن نضع المخطط الاقتصادى الذى يساعدنا 
مضاعفة الدخل القومى » فكانت الخطة الخمسية لشروعات التصنيع 
والتنمية والانتاج والخدمات .. وكان السد العالى يأخذ مكانه البارز بين 
هذه المشروعات .. وبذلك انتقلت اشستراكيتنا بين نطاق العقيدة الى 
نطاق الواقع الحى البناء .. 

وقد عرفنا أن السد العالى يزيد الدخل القومى ما قيمته 5 ؟؟ مليون 
جنيه .. ولا يخفى على أحد الاثر الكبير فى حياتنا الاجتماعية عند ارتفاع 
قيمة الدخل القومى .. فس تزداد المشروعات .. وستعمل الايدى 
المعطلة .. 

فقد تبين من الاحصاء الشامل عام /1161 ما يلى : 

1 سس جمد السكان حوالى ١5‏ مليون نسمة 85 


؟ - منهم /ا/ا5ر/119ر/! لا عمل لهم ( سواء أطفال أو تنساء او 
عجزة أو بسبب التعطل ) . 

لاو #5ارالامرا يعملون فى صناعات غير واضحة واعبال 

وقد ذكر الاستاذ كليلاند عميد الجامعة الامريكية بالقاهرة سابقا » 
انه « تحت ظل النظام الاقتصادى القائم فى مصر يمكن أن يتم العمل 
الزراعى فى مصر بكفاية افضل اذا أمكن سحب نصف عدد العمال 
الزراعيين من مهنة الزراعة » وامكن تنظيم عمل النصف الباقى التنظيم 
الاقتتصادى الواجب .. » 


ولقد عملت الثورة منذ قيامها على ازالة هذه الصمورة القاتمة 
والقضاء على البطالة بأنواعها المختلفة سواء اليطالة الكاملة أو الموسمية 
أو المتنعة .. وأاصيح مجتمعنا الثورى يموج بالعمل من أجل الحرية 
الاجتماعية » لتحقق لابناء الشعب جميعا حياة حركة كريمة .. 

والتصنيع هو الباب الفسيح الذى يقبل هذه الاعداد الضخمة من 
الايدى العاملة. .والسد العالى هو المورد الكريم للكهربا عصب الصئاعة 
قى العصر الحديث .. 
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جب) : السد العالى والحياة الزراعية - 

قال الرئيس فى بيانه يوم ١76‏ من اكتوبر عام 1531 ما يلى 2 

« وطبقا للخطة وعلى أساس الاستفادة من مشروع السد العالى 
سوف يقفز التوسع فى الارض ليضيف كل سئة ما يصل الى ..؟ ألف 
فدان .. » 

ونظرة سريعة الى تطور نظام الاصلاح الزراعى عندنا يقتضح 
مايلى : 

لم يزد متوسط ما استصلح فى السنوات العشرين السابقة للثورة 
عن . .ره فدان فى السنة » فى حين انه فى سنة 1505 وحدها مثلا 
وصل ما استصلح من الارض الجديدة الى ه.*ر"؟ أقدنة » قفز سئة 
ليضيف 8١‏ ألف فدان جديدة ثم قفز سنة 1151 »© ليضيف 
٠.6‏ ألف فدان . 


من هنا يتضح قيمة 2.٠.‏ ألف فدان جديدة تضاف كل سنة ولمدة 
خمس سئوات من السد العلل ... 


وبمتتضي قائون الاصلاح الزراعى الجديد » وبمقتضي قرار توزيع 
أراضي الاوقاف ؛ سوف تتحول ٠.‏ الف آسرة جديدة الى التمتع بحق 
الملكية الزراعية للارض . 

أما من السد العالى وحده فهناك حوالى ..؟ ألف أسرة من الملاك 
الجدد سيتملكون أراضي جديدة ( لان جملة الاراضي الجديدة مليون فدان 
ستوزع لكل أسرة خمسة أآندنة ) . 


والسد اللعالى سيرفع مستوى الحياة فىالمناطق القبلية التى تخضع 
لنظام الرى الحوضي الذى لا يفل الا محصولا واحدا فى العام » بالاضافة 
الى القضاء على الآفات الاجتماعية التى يشيعها فى هذه المناطق مثل' 
البطالة والتخلف .. 

كما يزيد السد العالى من دخول الزارعين فى جميع المناطق ويرقع 
من مستوى معيشتهم نتيجة لزيادة انتاجية التربة وذلك بتحدسين وسائل 
الرى والصرف والوفاء باحتياجات الزراعة من المياه فى كل المناطق على 
عذأى ألسقة .. : 
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(<) السد العائى والمواطن الفرد * 
لقد ورثنا من الاستعمار والرجعية والاقطاع صورة قاتمة : 


شعب فقير متوسط دخل الفرد فيه جنيهان ونصف جنيه شهريا حين, 
يوزع الدخل بين المواطنين بالتساوى : مجتمع 4٠.‏ / من أفراده أميون + 
مقوسط عمر الفرد فيه 17؟ سنة » ومتوسط الامراض التى يحملها الفرد 
ثلاثة أمراض ونصف مرض + ارلا/ا /ر من تغذيته حبوب ٠‏ و ١‏ / فقط من. 
اللحوم » نصيبه سنويا من مساحة اللحصول ؟ و . من الفدان » ونصيبه من 
مساحة الارض 7 و . من الفدان » يعيثش. كل .525 فردا فى كيلو متر مربع 
واحد » 7 / من السكان يرتبطون بالارض ويعيشون على الزراعة » 
ويولد بين كل آلف مواطن ؟؟1 مولودا ويموت من الالف /ا؟ فردا 5 

ووجدت الثورة أنتا بهذا نقرب من نهاية الطابور فى تسلسلنا مع 
الدول الاخرى » وكان على الثورة أن تعمل جاهدة لرفع مستوى المواطنين 
من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية . 


ومع كفاح أحد عشر عاما مجيدا فى تارييٌ ثورتنا » ظهرت معسالم 
الطريق » وخاض شعبنا عديدا من التجارب » واتضحت ملامح المستقبل 
الذى شكلته الايدى المتحررة المكافحة . . 


والسد العالى فى مقدمة هذه المشروعات الثورية الخسخمة التى 
اهتمت بها الثورة منذ قيامها .. فنتيجة للسد العالى سينتقل الكثيرون 
من ارتباطهم بالزراعة الى حياة التصنيع » فتتغير العقليات الزراعية الى 
عقليات صناعية متطورة » وستدخل الكهربا كل قرية وكل منزل وسيهبط 
سعرها الى مليم ونصف مليم بدلا من ثمانية وعثشرين مليما للكيلو الواحد. . 
وسيتمكن المواطن الفرد من الاستمتاع بمستوى معيشة أفضل نتيجة 
لاستهلاكه كمية أكبر من الكهريا » وللتوسع فى الانتاج بأسعار أقل . 
فستدخل الآلات الكهربية المنازل المتوسطة » سمتتوافر بأسعار أقل أجهزة 
الراديو والتليفزيون والسخانات والثلاجات والراوح الكهربية . 
وستفرق الاسواق بكل السلع الاستهلاكية .. وسترتفع القيمة الشرائية 
للجنيه الواحد نتيجة لهبوط الاسعار .. وستئتهى من حياتنا مظاهر غلاء 
العيشة .. 


ان السد العالى اكير مدرسة لتوفير خيرات فنية واسعة » بخلق 
جيل صناعى جديد يكفى لسد احتياجات البلاد فى المستقبل .. 
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د ) تهجير أهالى النوبة : ٠‏ 

ونتيجة للتهجير فى المناطق الجديدة المستصلتحة من الصحراء 
سيقضي على الكثير من العادات الفاسدة القديمة الموجودة فى الجنوب 
كالثار وعدم تعليم المراة » وتشغيل الاحداث فى الزراعة أو الرعى .. 

فقد اعدت الدولة يعد البدء فى بناء السد العالى مشروعا يعد من 
أكبر مشروعات التعمير اذ يتناول تهجير حوالى ١!/‏ آلف أسرة نوبية قضم 
حوالى .ه الف نسمة تعيشى فى .؟ قرية منتشرة على جانبى النيل على 
أمتداد .9 كيلو متر جنوبى اسوان حتى حدود السودان الشتيق » 
والتى ستغمر يمياه السد العالى واعادة اسكائهم فى بيئكة جديدة بمنطقة 
كوم أمبو ٠.‏ 

وأجريت دراسات وابحاث اجتماعية مختلفة عن سكان النوبة 
جالنسية لعددهم فى كل ناحية وحالاتهم الاجتماعية » وحجم الاسر ؛ 
واقامتهم ببلاد النوبة أو هجرتهم ونوع المساكن التى يعيشون فيها » 
الآهلة منها والخالية » والاعمال التى يقومون بها وممتلكاتهم واللفة التى 
متكلمون بها .. كما درست رقباتهم بالنسبة لكان التهجير ونوع 
التمويشن دب 

وكذلك عقدت احجتماعات مع الاهالى وممثلى وزارات الخدمات التى 
تقرر اثستراكها بأجهزتها الفنية فى المشروع وانتهت الدراسات الى وضع 
خطة غابة تنلخص خطواتهنا العريضة فى الآتى : 
بد تهجير اهالى النوبة الى البيئة الجديدة بكوم امبو . 
عذ حصر ممتلكات الاهالى وتقدير التعويضات اللازمة . 
0 انشضاء *8 قرية سكنية فى البيئة الجديدة تضم ../ا١؟‏ مسكن مع ما 

يازمها من مرافق وخدمات عامة . 

يد استصلاح 5١...‏ فدان وتوزيعها على الأسر الزراعية بعد زراعتها . 
ع رعاية النقولين بالبيئة الجديدة رعاية كاملة - 
عو ااعداد مقروعات التوسع :فى المستتفيل + 

أن السد العالى هو الثورة الاقتصآدية التى ستغير من صورة 
مجتمعنا الى المجتمع الجديد الذى ننشده ونعمل من أجل تحقيقه . 

المجتمع الذى تتحقق فيه معانى العزة والكرامة © ويوقر لكل فرد 

#ساليب الكفاية والعذل .. 
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الاب الشاق 


اليشلرد 
العاف 
2 

الئن 
الشحى 


الفصل الأول : 
نظرة الى الماضي 

كثيرا ما سحت المياه عن الوفاء باحتياجاتنا » واصابت القلوب 
حسرة » وهى ترى التيار الجارف للنهر الخالد يأبى أن يمتحها مياهه فى 
الأيام العجاف » فاتصفت أيام السنة فى الفترة ما بين شسهرى فبراير 
ويوليو بالفترة الحرجة .. واصبحت مساحات من الارض الطيبة معطلة 
فترة كبيرة من العام » لان النيل الذى وهبها الحياة والخضرة ضن عليها 
فى هذه الايام بمياهه التىوجدت سبيلها ميسرا الى الضياع فىالبحر .. 
وأصبحت هذه الارض الموات تأبى أن تدب فيها الحياة » واكتسي وجهها 
بالسواد برغم محاولات الفلاح ‏ بقطرات العرق التى تتصبب من جبينه 
وتختلط بحبات التراب ‏ أن يحول هذا السواد الى خضرة يانعة 0-7 

ولم يرض الانسان أن يهزم فى هذه المعركة ضد الطبيعة » وعزم 
باصراره العنيد على أن يخضعلارادة العقل البشرىهذا المارد الجبار . 
فيروضه وفق مششسيئته » ويكبح جماحه » ويأمن غوائله . . ففكر فى مشروع 
السد العالى .. 

ومع الانطلاقة الكبرى لثورتنا العربية فى ؟؟ من يوليو عام 1581 > 
ومع التحرر السياسي الذى احرزه الشسعب باجلاء الستعير باتفاقية 
أكتوبر عام 191616 » ومع تبلور الشخصية العربية على مسرح السياسة 
العالمية بتبنى فكرة الحياد الايجابى » وعدم الانحياز التى بدت فى مؤتسر 
باندونج فى عام 1158 .. مع كل هذا كان لابد لتدعيم مكانتنا الاتتصادية 
والاجتماعية من تنفيذ مشروع السد العالى لتأمين مستقبل الاجيال القادمة 
لتجنى ثمرة كفاح الآباء والاجداد الذين خاضوا معارك التحرير » وباعوا 
الوطن دماءهم وأموالهم فى سبيل حريتهم وحرية ابنائهم .. 

ولذلك حرصت الثورة المباركة منذ قيامها » على تنفيذ مشروع السيد 
العالى » حصنا منيعا لاقتصادنا القومى » ودرعا واقيا ضد الاعيب 
الاستعمار » والرجعية والرأسمالية الاجنبية »؛ وتطويرا لحياتنا الاجتماعية 
للسبرى ركب الحضارة المعاضر .. 

وكان طبيعيا أن تحرص كل القوى المعادية على أن تشضل حركة 
المأرد الجبار الذى أراد لنفسه ولأبنائه أن يتحرروا من التخلف والتبعية. . 
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ولكن الشعب بتصميمه العنيد » وارادته القوية » وقيادته الحكيمة » 
انتصر على كل قوى الاستعمار والعدوان » ومضي بغير ضعف ولا تخاذل» 
فى يثاء السد العالى .. 

ولذلك كانت قصة السد العالى » تعبر فى معناها السياسي 
والاقتصادى والاجتماعى عن قوة شعب الجمهورية العربية المتحدة وعزمه 
واصراره العنيد » على ان يحقق الحام الذى طالما تمنته القلوب » وكاد 
يكون خيالا يلوح فى صحراء الوهم .. 

فلقد قال هيرودوت ... أب المؤرخين : « مصر هبة النيل » ٠‏ 

,فلو لم يكن النيل فى أرض مصر » لما كانت فيها حياة » ولما كانت 
مصر ١...‏ 

فعتد حلفا ؛ حيث تبدا منطقة النوبة المصرية » وحيث ينتشر على 
طوال التلال التى ينحصر بينها النهر .. جماعات من النوبيين ؛ لا نكاد 
نرى أثرا للمنظر ويصبح النهر وحده مصدر الحياة للانسان والحيوان 
والنبات . 

وعلى طول امتداد النهر » حتى ساحل البحر الابيض المتوسط حيث 
تندر الإمطار ولا تكاد تبلغ ست بوصات فى العام .٠‏ وجد المصريون منذ 
فجر التاريخ انه ليس أمامهم من مصدر للحياة غير النيل » ولذلك يقول 
هيرودوت .. أب المؤرخين : « مصر هبة النيل » . 

وقد وجدت آثار وحفريات تدل على سكنى الائسان بوادى النيل 
منذ.عشئرة آلاف سنة ... كما تدل النقوش الآثرية على جدران المعابد 
على ان المصريين التدماء قد اتخذوا من النيل الها يتدسونه ويتدمون له 
القرابين » ويتقربون اليه بالهذايا ويقيمون له الاعياد . 

ومنذ فجر التاريخ ونهر النيل العتيد الذى خلق الله به مصر بين 
الصحارى وأجراه فيها يدر الخير علىالبلاد جيلا بعد جيل » ويسبغ عليها 
نعما هى كل ما تملك وتدخر من تراث .. منذ فجر التاريخ وهذا النهر 
يحمل بين جوائيه ثروة هائلة فى وفرتها » الا انه يأتى بمعظمها مزدحمة 
متدفقة فى أشهر قليلة من الستة 6 فنتصم الى البح تتدىموقدا. اليلاد 
بالقطال الفرق+ كن .حي أن ايزاذ: التمر تن با م التحاريق لا يسند الرق 
ولا يغنى من جوع . 

٠‏ . وفع أن هذا النهر يعتبر آية فى الانتظام من خيث مواسم ارتفاع 
مياهه وهبوطها الا انه كفيره من نهار العالم تسيطر"على منابعه عوامل 


0. 


جوية لا يمكن التحكم فيها تعمل على اختلاف ايراده اختلافا كبيرا من عام 
الى عام ومن موسم الى موسم فقد تأتى فيضانات عالية متوالية فيكون. 
الهلاك » أو تتوالى سنوات منخفضة فتكون المجاعة » كما حدث فى عهد 
زوسر » أحد ملوك الأسرة الثانية » عندما توالت ستوات الرخاء السبع 
ثم اعتيتها السنوات السيع العجاف » فيس مصر القحط © وكان غلاء 
يوسف الذى تضرب به الامثال . 

وفى سنة 18.5 ميلادية أيام خلافة المستنصر » حدث أن النيل لم 
يرتفع سئوات متوالية فجف الزرع وأفحشش الغلاء » وعظم الكرب ؛ واكل 
الناس لحوم القطط والكلاب . 


وبالمنهج الاخصائى المقارن نجد الآتى  :‏ 
وح أيراد الثير يفف أخدلقا كيرا بق سنة ولقرق + 


فمع أن احتياجات الرى للرقعة المزروعة تقدر فى الوقت الحاضر 
بنحو 8ه مليارا من الامتار المكعبة سنويا » اذ بايراد النهر الذى يصلنا 
عند األسوان قد يأتى من القلة بدرجة تهدد بالجدب كيبا حدث عام 
01 حيث بلغ 41 مليارا فقط .. كما قد يأتى هذا الايراد من 
الفيض بدرجة تنذر بالغرق كما حدث عام 1414 / 1475 حيث بلغ ١51‏ 
مليارا ٠‏ 

؟ ‏ ايراد النهر يختلف اختلافا كبيرا بين سنة وآخرى فى الفترة 
الحرجة ( مدة الصيف ما بين فبراير ويوليو ) ٠.‏ 

فمع أن احتياجات الزراعة فى هذه الفترة تقدر فى الوقت الحاضس 
بحوالى هر؟؟ من المليار بما فيها مياه التخزين التى تبلغ رلامن المليار. ٠‏ 
تجد أن ايراد النهر قد ينخفض قى هذه الفترة الى /! مليارات كما حدثه 
عام 15115 » كما قد يزداد ليصل الى 71 مليارا كما حدث عام 1481/4 ٠‏ 

8 متوسط العجز فى الاحتياجات الصيفية فى 0 /زمن الخمسين. 
سئة الواقعة ما بين عامى 1899 و .145 وصل الى ؟ مليارات من. 
الامتارالمكعبة . وقد بلغ ١١‏ مليارا فىعام 1100/1815 و بلغ ١‏ مليارات 
فى عام .1151/1556 ٠‏ 


وبذلك فقد أصبح هذا التغير فى ايراد النهر يشكل خطرا جسيما 
على حياتنا » وكاد الانسان يصبح عبدا للظروف:الطبيعية » تسيره على, 
حسب ما شاءت أن تشح عليه فتذله » أو تدهمه فتأتىعلى حرثه ونسله 3 


لفن 


ووجد المعقل البشرى أن المعركة الحاسمة هى بينه وبين الطبيعة » 
فاراد آن بخضعها اشيتته ٠.٠‏ 

وآن من يقلب صفحات التاريخ ليجد أن هذه المشكلة شغلت أذهان 
الفراعنة أنفسهم ٠‏ واحتلت مكانا بارزا من تفكيرهم ونقشماطهم © فقد 
اكتشفت محاولات لضبط مياه النيل عن طريق اقامة الجسور منذ عهد 
الملك مينا » أى منذ أربعين قرنا قبل ميلاد المسيح عليه السلام 2 


والمصريون منذ أدركوا طبيعة هذا النهر لم يضيعوا وقتهم عبثا ٠‏ 
فقد دلت أقدم الحفريات على أنهم قيل ان يبلغوا النضج السياسي الذى 
يكونون به دولة قوية » تنبهوا الى الاستفادة ؛ الى أقصي ما تسمح به 
تجاربهم » مزمياه الفيضان ؛ فقد كانالفيضان يغمرجانبى الوادى ويظلون 
هم فى قراهم المرتفعة الى ان ينحسر الماء فيزرعوا الاراضي المنيسطة » 
ويقيموا السدود حول الوديان والفجوات لكى ينتفعوا بمائها فى زرع 
محصول آخر .. وقد هداهم تفكيرهم حينئذ الى اختراع الشنادوف ثم 
الساقية الى أن توصلوا الى طريقة البريمة لمرفع المياه من الاماكن المنخفضة 
الى الحقول .. 

وقد استنيط المصريون نظام الرى الحوضي منذ آلاف السنين والى 
جانب هذا النظام وجدت فى مصر منذ أقدم العصور بذور النظام الحالي 
بوهو الرى المستديم . : 

وقد عرف قدماء المصريين نظام السدود منذ خمسة آلاف سئة فقد 
شسيدوا أول سد فى العالم وهو سد الكفرة الذى بنوه من ركام الاحجار 
على أحد الوديان القريبة من حلوان بالصحراء الشرقية لتخزين نصف 
ليون متر مكعب من مياه السيول لاستغلالها فى الشرب وأعمال المناجم 
بهذه المنطقة فكان أقدم سد أقيم فى العالم وما زالت آثاره باقية حتى الآن 
تشهد بمقدرتهم الفنية الفائقة . 

وفى عهد الاسرة الثانية عشرة أيام أمنيحعت الثالث قام قدماء 
المصريين أيضا باقامة أقدم خزان: للتخزين المستمر فى العالم وهو خزان 
بحيرة موريس لحمايتهم من الفيضانات الخطرة وحجز مياهها لاستغلالها 
فى الرى فى السنين الشحيحة الايراد فكان الخزان عملا رائعا عد من 
معجزات الفن الهندسي ف 

وفى مقابل ممفيس القديمة والى الجذوب قليلا حيث تتسع السلسلة 
"لليبية وتنيسط تحت أقدامها واحة الفيوم المنخفضة » كانت مياه الفيضان 


7” 


تنحدر الى المنخفض فيمثله بحيرة تتسرب مياهها بعد الفيضان دون أن 
ينتفع بها » ففكرواأ فى الافادة من هذه الاراضي المنخفضة التى تغمرها 
مياه الفيضان » فأقاموا اليد ب نين وآذدئ. الثيل ومككيهن الفيوم اليصبح 
خزانا ينتفع بمياهه على مدار العام ؛ وأنشئوا عليه ترعة لتخزين المياه » 
وأخرى للسرك بيقينا داق 0 الثهر غير واف بحاجة الزراعة . . 

وسارت سلسلة المحاولات التى قام بها اجدادنا اضبط النهر حتى 
أواسط القرن الماضي حيث بدا نظام الرى المستديم .٠‏ 

بدا بالقنوات الطويلة : كالترعة الابراهيمية التى تروى اليوم حوالى 
مليونفدان ؛ وتطور بعد ذلك الى تسبكةمحكية تقابلها وتكيل مهمتها شبكة 
ممائلة من قنوات الصرف وكان هذا النظام الجديد يقتضي اقامة القناطر 
والذزانك عل نون . الثيل لرفع منسوب المياه الى مستوى القنوات من 
جلا وا يكن لكين اكير كرا سبكنة من للك أوعت الحلجة بن .يهة 
أكرف مه 

وقد بدات مسلسلة مشروعات تخزين المياه ورفعها بانشاء القناطر 
الخيرية فكانت اول قناطر كبيرة انشئت فى العالم . 

وفى عام 1487/5 بنى المصريون مجموعة قناطر ديروط فكانت أعظم 
قنطرة لتوزبع المياه ءن نوعيا فى العالم وما زالت ياقية للآن تؤدى وخليفتها 
على أدم وجه وتتحكم فى توزيع المياه على جميع أراضي .صر الوسطى ., 

وفى مطلع القرن العشرين أقيمت مجموعة قناطر آخرى على النيل 
مق /انمؤاق. الى اليك الأبين ات عند :أمنناا وتجع : حماذى ,وأسيوظ فى 
الوجه القبلى » وزفتى وقناطر الدلتا الجديدة وعند أدفينا وفارسكور فى 
الوجه البحرى .. 

والقناطر والسدود التى انشئت فى مصر على نهر النيل هى الوحيدة 
من نوعها على النهر من منبعه فى أوغندا الى مدينة أسوان » ولم ينشا 
خزان آخر على النيل الا بعد ذلك بنحو ريع قرن : اذ أقيم خزان سنار 
ليروى أرض الجزيرة ألتى تقع بين النيل الازرق والنيل الابيض فى 
السودان » وبعد ذلك بعشر سئوات أنشيء خزان جبل الاولياء : انشأته 
مصر لتحتفظ يجزء من مياه الثيل المتدفقة عيثا الى اليحر .. 

وكان أهم هذه الاعمال وأعظمها انشاء سد أسوان عام ؟١11‏ فكان 
أول سد من نوعه فى العالم ٠‏ 

وكانت سمعة التخزين عليه مليار متر مكعب ارتفعت بعد التعليةالاولى 


م لاو السد العالى 


عام الى مليارين ونصف مليار ثم اصبحت بعد التعلية الثانية فى عام 
11388 تزيد على خمسة مليارات من الامتار المكعية .. 

وقى عام 1160 فكر الاخصائيون فى امكان تعلية خزان أسوان 
للمرة الثالثة لمنسوب 1717 مترا لزيادة سعته الى حوالى 4 مليارات فوق 
مستوى الفيضانات على اساس الوقاية من الفيضانات العالية » ولتدبير 
مياه تخزين أضافية مع اقامة خزان بمنخفض وادى الريان وانشاء 
مشروعات اعالى النيل لضمان ملء الخزان المعلى الا أن هذه الفكرة مالبئت 
ان طويت بعد أن تناولتها يد البحث الدتيق اذ رئى أن مثل هذه الخزانات 
الصغيرة السعة لا تعمر كثيرا اذا ما تعرضت للموازنئات المتكررة فى مواسم 
الفيضانات وفى ذروتها حيث تكون المياه محملة بكميات كبيرة منالطمى .. 

وفى عام 1151 شكلت اجنة من كبار رجال الرى لدراسة مشروعات 
ضبط النهر بغرض الوقاية من غوائل الفيضانات العالية » وزيادة الايراد 
الصيفى اقابلة التوسع الزراعى فى المرحلة التى تنتهى عام 153/8 .. 
وانتهت اللجنة من دراستها بأن وضعت برنامجا مستفيضا لمشروعات ضبط 
النهر » وقدم الى مجلس الوزراء واقره بجلسته امنعقدة فى /1 من ديسمبر 
علم 1545 . 

وتناول هذا البرنامج المشروعات التالية  :‏ 

أولا : خزانات للتخزين الاستمر لزيادة الايراد الصيفى وتشمل  :‏ 

. خزان بحيرة تانا‎ ١ 

# م كواتك وامعال سقافية بليتراك الاسنوائية وعضين ا 

(1) خزان بحيرة فيكتوريا . 

(ب) قنطرة موازنة على بحيرة كيوجا . 

(ج) خزان بحيرة البرت . 

(د) قئاة جونجلى لتلافى الفاتد بمستنقعات منطقة السدود ٠ه‏ 

افيا : خزانات للتخزين السنوى بغرض الوقاية من الفيضانات 
العالية ولتوفير ايراد صيفى » وتشمل الخزانات التالية : - 

. خزان مروى‎ ١ 


؟ - خزان وادى الريان . 
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للثرانات للتشأأة © 


الوانات والعنا على 22+ 
القتّح إنشاؤها 





شكل رقم (5) رسم يبين الخزانات المنشأة والمقترح انشاوها 
على نهر النيل لضيط الميام < 


وواضح من هذا البرنامج أن جميع المشروعات 7 تقام غى الاراضي 
المصربة وانما تنش فى آراي الدول الاخرى ويصرف عليها من أموالنا © 
ونصبح معدها تحت رحمة الظروف المقدلة 5 


الى جانب أن هذا البرنامج ند اقتصر فى التخزين المستمر على 
تخزين المياه الصافية من الحلمى قط 2 والتى لا يتجاوز مجموعها فى 
المتوسط 5١/ز‏ من الايراد الكلى للنهر ٠‏ وام وشول البرنامج استغلال مياه 
الفيضان التى تكون الجزء الاكير من اءراد الذير ؛ وتحدث الذيذية فى 
مناسيبه وتدرقاته » وهكذا ستظل هذه الماده بمقتضي تلك السياسة 
المائية قث ابه عباء الين الدحر ٠.66.‏ 


والعلاج الوحيد لهذه المدذلة هو بالنحكم التامل في مياه النهر 
وضبطها لتكون تحت مششسيئة البلاد وبذلك ي.كن حمايتها من النفيضانات 
العالية ومن شر الفيضانات الواطية على السواء ٠‏ والانتفاع الكامل بمياه 
الثقر فى التوسع. الزراعى وسائر التواحى الاتتصادية للوفاء بحاجة 
الاتسان بدلاامن حريقتها الى (أنكن نانف د 

ولا يمكن التحكم فى مياه النهر وضبطها آلا بالتخزين المستمر أو 
المتخزين طويل الامد » المبنى على اقنطاع كل الفادض. من الاحتياجات 
فى السنين العالية للانتفاع به نى السنين الوادلية التى يقل فيها ايراد 
النهر عن الوفاء بالاحتياجات المالبة . ويحماج هذا النظام الى سعة 
كبيرة جدا تضمن استقبال الزوادة فى سنين عالية متتالية » كما تشسمن 
وجود رصيد مخزون من المياه لد.د النقس فى السسئين الواطية أى خلق 
فيشمان حنتاعى ذى ايراد ثارت نتفق تصرفانه- مع الوفاء الكامل بالمطالب 
الزراعية فى كل المواسم » وبذلك تتمتع البلاد بايراد معلوم ومضمون 
بما يسمح برسم سسياسة مائية ثابتة . : 


ولكن كيف تتحقق هذه الاءئة .. ان ذلك لن يكون الا بأن نعترض 
مجرى نهر الثيل يجبل .. جبل ضحم مرتفع يقدر على صد التيار الجارف 
للمياه .. وفى الوقت نفسه يتحول «جرى النهر ليمر من خلال فتحات 
تقدر على التحكم فى تصرفات النهر وفق احتياجاتئا .. ونتمكن من هذه 
الفتحات من توليد طاقة كهربية هائلة نتيجة الانحدار المرتفع السريع للمياه 
المتساقطة من هذه الفتحات . 

لقد اعتبرت هذه الفكرة يوما ما من خيالات العفل المبشرى » فأين هو 
المكان الفسيح الذى يمكن فيه تخزين هذه الكميات الهائلة من المياه » مع 
احتساب سعة كافية لترسب الطمى دون أن تؤثر على السعة المحتسبة 


0 


الهذا التخزين ؛ مع احتساب سعة أخرى احتياطية للوقاية من خطر 
الفيضانات العالية .. هذا مع كيفية نقل الجبل لوضعه فى طريق النهر. . 
.وتحويل المجرى الطبيعى للمياه . 

اننا لو استطعنا تنفيذ هذا المشروع الخيالى الضخم .. نتمكن من 
الاستغناء عن كل المشروعات الاخرى لضبط مياه النيل ٠.٠‏ 

ولكن كبف السبيل .. ان هذا المشروع معجزة القرن العشرين .. 
خيال أمام العقل البشرى .. حتى جاءت ثورة 1181 الخالدة .. فقد 
كانت الحكومات قبلها فى مستوى أقل من السد العالى .. 

وفى 8 من أكتوبر عام 1101 وافق مجلس تيادة الثورة على البدء 
فى دراسة المشروع وتألف المجلسالدائم لتنمية الانتاج القومى .. ودرس 
المشروع بوصفه مشروعا انتاجيا وتقرر تأليف لجنة تضم خبراء من مختلف 
دول العالم لبحث المشروع من نواحيه المختلفة .. 

واجريت البحوث المتعددة » وأسهمت كل الهيئات العلمية والجامعية 
.فى الجمهورية باجراء البحوث والدراسات الجيولوجية والطبوفرافية 
,والجوية والهيدروليكية . 

وفى ؟ من ديسمبر عام 11515تقدمت لجنة الخبراء العالميين يتقريرها 
معن المشروع وصلاحيته للتنفيذ .. 


الفصل الثانى 
الاسس الفنية للمشروع 
أولا : موقع السد العالى - 


لابد لاى مشروع ذى سعة كيبيرة يهدف الى استغلال مياه الفيضان 
ويقوم بعمل خزان طويل الأمد أن يقام على الئيل الرئيسي يحرى العطبرة 
وحيث تتجمع موارد النهر كلها .. وقد استثنيت المسافة ما بين عطبرة 
وحلنا لعدم وجود الموقع الصالح لهذا الغرض » علاوة على ارتفاع نسبة 
الفاقد فيها بالتبخر .. 

لذلك فقد اتجهت الايحاث من النواحى الجيولوجية والطبوغرافية 
والهيدروليكية والدوية الى المسافة بين حلفا وأسوان .. 


ودلت الدراسات التى تمت فى هذا الشأن على وجود موقعين على 
الثيل فى هذه المسافة يصلحان لهذا الغرض » ويقع أولهما على بعد در" 
كيلو متر جنوب خزان أسوان » ويقع الثانى عند الكلايشة أى على بعد 
1 كيلو متر جنوب الخزان .. 

وبالقارئة الفنية الدقيقة بين الموقعين استقر الراى على اختيار 
الموقع على بعد 7 كيلو مترات جنوب خزان أسوان الحالى .. 


ثانيا : تحديد سعة الخزان ‏ - ١‏ 

لما كانت الاهداف الرئيسية من انشاء السد هى التوسع الزراعى 
وضمان الاحتياجات المائية لجميع الزراعات الحالية والمستجدة فى جميع 
الاوقات ووقاية البلاد من اخطار الفيضانات العالية ؛ فضلا على استغلال 
سقوط المياه فى توليد الكهريا لاستخدامها فى تصنيع البلاد » ونظرا لانه 
سيترتب على تخزين مياه الفيضان الحمراء المحملة بالطمى بحوض الخزان 
تقليل سعته باستمرار رسوب الطمى فيه سنة بعد أخرى »© فقد روعى 
عند حساب سسعة الخزان العمل على تحقيق هذه الاهداف جميعها دون 
المسامى إستكة الخزاق الحية مام ومن هنا امم السد علس المالى م 


وقدرت السعة الكلية للخزان بحوالى 151 مليار متر مكعب على 


منسوب 185 مترا قسمت على الوجه الآتى : - 
55 


١‏ ب اكسعة اليتة أو التخزين الليت : وهى عبارة عن السعة التى 
حصصت لرسوب الطمى وقدرت بنحو .؟ مليار متر مكعب وهى سعة 
تكنى لرسوب الطمى العالق بمياه النيل مدة خمسمائة عام بمعدل .5 
مليون متر مكعب سئويا قبل أن تتأثر السعة الاساسية أو الحية للخزان. ‏ 
وتقابل هذه السعة «بمنسوب /1417 مترا وهو فى الوقت نفسه أقل منسوب 
يكنى لتشغيل محطة الكيريا بكناية جيدة . 

؟ ‏ المسعة الحية أو التخزين الاساسي : وهى عبارة عن السعة 
المخصصة للتخزين ااسامر وقدرت بنحو 1١‏ مليار متر مكعب - تقع بين 
منسنويبى 7 : هل/!! هترا اضسمان سحب ايراد سنوى ثابيت فى جميع 
السئين يعادل متوسمط الابراد السنوى للثور خلال الس.تين سنة الماضية 
وهدا المتوسط يبلغ حوالى 85 مليار متر مكعب . 

٠‏ المسعة اللازمة للوقاية من أخطار الفيضانات العالية : وتدرت 
بنحو /ا؟ مليار متر مكعب تقع بين منسوبى ١/5‏ »4 185 مترا وسيراعى 
.دائما أنه لا يزيد اللنسوب فى آخر شهر يوليو قيل حلول الفيضان التالى 
عن 175 مترا لامكان استتقبال الفيضانات الخطيرة ؛ وبهذا الوصف يعتبر 
هذا الجزء من الخزان بمثابة خزان سنوى فى حالة احتمال توالى الفيضانات 
العالبة » وهذه السعة تسمع بوقابة البلاد .ن اخطر الفيضانات التى سجلت 
حتى: الان + . 
ثالثا : وصف اللسد : 


والسد العالى فى ابسط صورة ؛ عبارة عن جبل من ركام الجرانيت 
بارتفاع 1١١١‏ مترا ؛ وعرضه عند القاعدة 18٠.‏ مترا » وعرضشس الطريق 
فوقه .2 مترا وطوله [متر : ومكعب المواد التى ستستعول فى بنائه 
تقدر بنحو 41 مليون متر مكعب أو كحجم الهرم الاكبر /!1 مرة وسيزود 
السد بستارة رأسية قاطمة للمياه » يطريقة الحتن بعمق .١؟‏ أمتار تحت 
قاع النهر .. 

يعترض السد مجرى النهر على بعد كيلو متر جنوبى سد اسوان 
الحالى ويحجز اللمياه الى منسوب 181 مترا » لتخزين 107 .ليار متر 
مكعب مكونا بذلك أعظم بحيرة صناعية فى العالم ؛ يبلغ مسطحها حوالى 
٠‏ كيلو متر مربع » وطولها حوالى ..5 كيلو متر » ومتوسط عرضها 
-:خنوالن :1 كيلو ونقرأيتة ..: 

ويتكون جسم السد من ثلاثة أجزاء رئيسية » هى السد الجزئى 
'الأمابى والسد الجزئى الخلفى » والسد الرئيسي .. 4 
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صم ترضيى للسرائ مإ تمي التاق 
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مرغ ل كناء تيل 
مشر ب كياء 





شكل رقم (ه ) 


السد الجزئى الامامى : 

وظيفة هذا السد الاساسية » هى تحويل مياه الثهر عن طريق. 
قناة جانبية خلال فترة انشاء السد الرئيسي »© ويمثل سدا بارتفاع .5 
مترا وبطول .0ه مترا عند القاع » وسينشا منالركام الصخرى المستخرج 
من ناتج الحفر للقناة الجانبية بعد استبعاد الاحجار الصغيرة منه » وملم 
الفراغات الموجودة بين الركام الصخرى بالرمال الكثبانية » مع تغطية الميل 
الامامى للسد بالرمال الكثبانية تعلوها طبقة من ركام الاحجار لمنع تسرب 
المياه ) وسيستفاد من هذا السد فى الوقت نفسه فى امكان التخزين أمامه 
الى درجة ؟117 مترا » مما يتيح زيادة مياه التخزين الحالية بنحو 8 مليارات 
متر مكعب » يمكن استغلالها فى استصلاح مليون فدان جديدة » مع تحويل 
حياض الوجه القبلى فى مساحة حوالى 7.١.‏ آلف فدان الى نظام الرى 
المستديم . 


السد الجزئى الخلفى : 

وظيفة هذا السد » هى منع دخول المياه الحمراء المحملة بالطمى. 
الى الموقع الذى سيقام عليه السد الرئيسي » حتى لا يرسب الطمى بهذا 
الموتع ويساعد مع السد الامامى فى انشاء السد الرئيسي فى مياه راكدة 
بعيدة عن تأثير التيارات المائية » وسينشا هذا السد من الركام الصخرى. 
بارتفاع هلا مترا فوق قاع النهر .. 


السد الرئيسي : 


يبدا فى انشسائه بعد اقامة السدين الجزئيين الامامى والخلفى اللذين. 
يكونان جزءا من جسم السد الرئيسي » ويبلغ ارتفاعه كما ذكرنا ١١١‏ مترا 
فوق قاع النهر » وطوله . .1 متر والتصميم الموضوع له عبارة عن سد 
من الركام الصخرى » بداخله نواة صماء » وفرثمة افقية صماء من الأمام 
تحتها طبقة من الرمال المكثفة المضغوطة مستمرة حتى قاع النهر » ثم, 
قاطع رأسي للمياه يمتد من منسوب القاع حتى طبقة الصخر بوساطة 
حقن التربة » ونواة السد مزودة بثلاث ممرات معدة بالاجهزة اللازمة 
للكشف عن التسرب وقياس الضغوط والاهتزازات والقيام بأعمال الصيانة 
اللازمة للستارة الراسية . 
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رابعا : قناة تحويل وجرى ااذور : 

بانجاز ا1ارحطة ازولى من العول : وبمجرد فصل مجرى الثيل سيمر 
تصرف النهر .مجرى التحويل الذى يدفر الآن فى الجبال الصخرية المكونة 
للبير الشرةى عند موقع الأسد . 





ومجرى الاحويل عبارة عن قناة متشوفة فى جزأيه الامامى والخلفى» 
اياجزوه الافسط هفده كرك على طبيفة على خيثة سيكة افق فى بكلن 
الجيل ٠‏ مزودة ببوابات حديدية لوازنة التصسرف تعززها بوايات أخرى 
آناءية وكلفة الساعةة فى الطوارى» + 

وطول الجزء الامامى من القناة المكشوفة يبلغ ١12.‏ مترا وعرض 
قاعها عند المدخل .10 مترا يقل تدريجيا حتى يصل الى .5 مترا ثم يزيد 
مرة ثانية حتى يصل الى .17 مترا عند مداخل الانفاق 4 أما طول الجزء 
الخلفى من القناة فهو 185 مترا وعرض تناعدته عند مخرج الانفاق هرم/1؟ 
متر يقل تدربجيا حتى يصل الى .5 .ترا عند مخرج القناة .. 

والتطر الداخلى للانفاق الذى يحدر فى كتلة الصخر الواقعة بين 
جزئى القناة الامامى والخلنى 177 مترا بيطن بطبقة من الخرسانة االسلحة 
سمكها متر واحد ليصبح قطر النفق الصسافى 16 مترا . 

وسوف تصل قدرة مجرى التحويل على تمريز المياه الى ١6٠.‏ مليون 
متر مكعب فى أليوم وهى ققدرة تفوق آية ندرة ممائلة لاى قناة صناعية 
قو الفالم. .. 


خامسا : المفيض : 

ومن المقرر انثماء مفيضى إإياه الخزان لتصريفها اذا ما ارتفع منسوبها 
عن أقصي 'منسوب مقرر للتخزين وهو 185 مترا » ويقع هذا المفيض فى 
البر الغربى للنهر » ويبلغ طول العتب حوالى 885 مترا ومنسويه .1/6 
مترأ ويسامح د«مرور تسرف قدره ٠١٠‏ ليون متر مكعب يوميا . 
سادسا : محطة توآيد الكهريا : 

تنشأ هذه المحطة بلابر الشرتى بي.جرى القئاة الخلنى عند مخرج 
الانفاق » و ستشتمل هذه المحطة على ر ١١‏ ) وحدة لتوليد الكهريا تدار 
بتوربينات قوة كل مثها ...ره/ ١!‏ كيلوات يمكن أن تستغل على سقوط 
يترد مابين .؟ الى 55 مترا » وتبلغ قوة المحطة ...ر. . ار؟ كيلوات : 
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وتقدر الطاقة القصوى لهذه المحطة بحوالى ...ر .1 مليون كيلوات ساعة 
فى السنا: »؛ وهى بهذا الوصف تعتبر من أكبر المحطات الكهربية المائية 
فى العالم . 


وستزود المحطة يمحولات كهربية لرفع جيد التيار المولد من وحدتها 
الكهربية من .ه/اره! فولت الى .. .ر..ه فولت وستوضمع هذه المحولات 
فى الجزء الا.امى من المحطة على منسوب در4١1‏ متر ؛ ويوجد منها ١١‏ 
محولا قوة كلمحول هر/ا؟1 ميجافولت أمبير موتصلةبمحطة المفاتيح بوساطة 
خطوط كهربية هوائية » كما توجد مجموعة أخرى مكونة من ١١‏ محولا 
كهربيا قوة كل محول ؟1 ميجافولت أمبير لرفع جهد التيار من .هلاره1 
غولت الى ...ر؟؟1 فولت متصلة بمحطة مفاتيح أخرى . 


الفصل الثالث 
برنامج تنفيذ المشروع 


© فى منتصف مايو عام 1955 يتم اقفال النهر وتحويل المياه فى 
القناة الجانبية . : 


© فى عام 1951 يمكن البدء فى التخزين المستمن ٠‏ 


© فى عام 1918 يتم بناء السد الرئيسي نهائيا » وشبكة الخطوط 
الكهربية ٠‏ 


© فى آوائل 191/1١‏ يتم بناء محطة الكهربا ٠‏ 


وقد قم وضع برنامج تنفيذ المشروع علىأساس اتمام مراحله المختلفة 
على الوجه الآتى : 

انشاء السد الجزئى الامامى لمنسوب 175 مترا والسد الجزئى 
الخلنى ومجرى تحويل المياه واللفيض واساسات محطة توليد الكهريا 
والجناح الاين للسد الرئيسي فى أواخر عام 1416 وباتمام هذه المرحلة 
يتسنى الحصول على تخزين اضافى لياه النيل قدره ...؟ مليون متر 
مكعب فى يناير عام 118 يزيد فى عام 1151 الى ...5 مليون متر 
مكعب والى ٠‏ مليون متر مكعب عام /157 وستكفى هذه الكميات 
الاضافية من المياه المخزونة لرى أراضي الحياض التى سيتم تحويلها الى 
نظام الرى الدائم فى مساحة قدرها 0 فدان وفى استصلاح 
مساحات جديدة من الاراضي تبلغ حوالى مليون فدان . 

انشاء السد الرئيسي لمنسوب ١56‏ مترا عام 11717 ويمكن عندئذ 
البدء فى التخزين المستمر ياه النيل وفى العام نفسه يتم مد أحد الخطوط 
الكهربية ذات الضغط العالى .. كيلو فولت من أسوان الى القاهرة » 
وكذا جميع الخطوط الكهربية الفرعية الاخرى 1"١ر..؟‏ كيلو فولت 
ومحطات التحويل . 


سافى عام 4 يستكمل السد الرئيسي نهائيا لنسوب 15 مترأ 
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كما تستكمل شسبكة الخطوط الكهربية بمد خط آبخر من خطوط الخسغط 
العالى ..5 كيلو فولت من أسوان الى القاهرة . وفى هذا العام أيضا 
يتم تشغيل خمس وحدات كهربية بالمحطة بما يتيح الحصول على طاقة 
كهربية مقدارها حوالى ..6؟ مليون كيلوات ساعة , 

تزاد الوحدات الكهربية الى ثمان وحدات فى سنة 115 فتزيد 
الطاقة الكهربية الى حوالى ..0 مليون كيلوات ساعة . 

مى عام .1917 يزداد عدد الوحدات الكهربية الى احدى عثشيرة 
وحدة فترتفع الطاقة الكهربية الى 6.٠.‏ مليون كيلوات ساعة . 

فى أوائل عام 141/١‏ يتم تركيب جميع وحدات المحطة الاثنى عشر 
وتشغيلها فتزيد الطاقة المولدة فى المحطة قى هذا العام الى ...1 مليون 
كيلوات ساعة , 

ينتظر أن تصل الطاقة الكهربية الممكن الحصول عليها من المحطة 
الكهربية الى حوالى ...ر.١‏ مليون كيلوات ساعة سئويا عام 1595 . 





شكل رقم (1) المعقل البشرى بحطم المجبل ويفجر 





شكل رقم (/) الدضارات الآلية التى تستعمل فى تخريم الصخور 
تمويدا أوضع الديناميتلاتمام عملية المتفجير 





شكل رقم (8) منسآت تجهيز الذرسانة 





شكل رقم (4) جزء من عملية التسايح داخل أحد الانفاق الستة التى ستمر منها المباه 





سكل رقم )1١(‏ عملية تبطين فى النصف العلوى لأحد الانفاق 





شكل رقم (11) حفر النصف الس فلى لأحد الانفاق الستة التى ستمر منها المياه 
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شكل رقم (19) ونظر إداخل الانفاق اللسته فى الجزء الآمامى من قناة تحويل مجرى المذهر . 





سكل رقم (15) خرسانات انشاءمحطة الكهرباء على «وخارج الانفاق 





شكل رقم (16) اكتاف مداخل الانفاق 


م 





فجي لتغرية عجو موكعفين برجا مسي( لمع 


ٍُ 





تسكل رقم ( 19 ) منظر يبين مخارج الانفاق الستة فى القناة الخلفية 





شكل رقم (18) السيد الموندس ودمد صدقئى 
سايمان وزير الأسد العائى يسام السيد اأرئيس 
جمال عبد الناصر » أول حجر لالقائه فى المذهر 
كبناء اتجزء الامامى من السد العالئ . 





سكل رقم (15) منظر من الجو كلسد العالى بعد انتهاله ٠‏ 


الفصل الرابع 
السد العالى اعظم مشروع من نوعه فى العالم 5 


الهندسية المائية الكبرى » وكان كل مشروع نشسيده هو الاول من نوعه 
دائما ٠.٠‏ 

وائنا اذ نبنى اليوم سد العزة والكرامة » وحين تحتشد لهذا العمل 
الضخم آلاف السواعد الفتية ومئات العقول ال مفكرة يعتبر السد العالى 
آيضا أعظم عمل من نوعه فى العالم » حتى أن العالم بأسره اسماه بحق 
لعظمته ‏ مشروع القرن العشرين وهو جدير بأن يكون اعظممشروعات 
الثورة لانه يتفق معها فى العظمة ويحقق أهذافها نحو زيادة رقعة البلاد 
وتدعيم الثورة الصناعية وتحقيق المبادىء الاشتراكية . 

وباجراء مقارنة فنية سريعة بين السد العالى والسدود الأخرئنتبين 
أنه يوجد فى العالم فى الوقت الحاضر حوالى ١6...‏ سد بعضها من 
الخرسانة والآخر من الرمال والبعض الآخر من ركام الاحجار وأعظمها شانا 
هو السد العالى ٠‏ 

ونوع السد يتحدد بطبيعة الموقع وظروفه الجيولوجية والمائية ونوع 
المواد المتوافرة بالقرب منه فاذا كان قاع المجرى صخريا فين المعتاد أن 
ينشا السد من الخرسائة أو المبانى مثل سد أسوان الحالى . على أئه فى 
حالة عدم توافر الاسمنت بالقرب من الموقع كما هى الحال فى سد 
ميبورو » باليابان فان السد ينشاً من ركام الاحجار ٠.‏ 

واذا.كانت طبيعة المجرى من المواد الرسوبية وكانت المياه غير 
سريعة وعدقها قليل فان السد ينشا عادة من رمال تردم بالكراكات كما 
هى الحال فى سدود نهر « الفولجا » بروسيا وسدود نهر « الميزورى » 
أذريكا' ٠‏ 1 

اما اذا كان القاع رسوبيا وسرعة المياه كبيرة ففى هذه الحالة يبنى 
السد من ركام الاحجار ليقاوم تأثير المياه ٠.‏ 

وقد دلت الابحاث على ان الموقع الوحيد الذى يصلح لانثاء مسد 


لا 


عال للتحكم الكامل فى مياه نهر النيل الذى يعتبر اعظم نهر فى العالم وهو 
عند اسوان على بعد سبعة كيلو مترأت جنوبى سد اسوان الحالى . 

ونظرا الى أن هذا الموقع يوجد داخل حوض خزان اسوان حيث 
المياه عميقة وسرعتها فى أثناء الفيضان كبيرة وبما أنه فىفترة انشاء السد 
ستتءرض الاعمال الى ظروف مائية قناسية فى أثناء ملء وتفريغ الخزان ه 
كما وأن المباحث الاكتشسانية قد دلت على أن قاع الئهر يتكون من مواد 
رسوبية يزيد عمقها على ..؟ متر لذلك كان من الضرورى ان يبنى السد 
من ركام الجر انيت المتوافر بالقرب من الموقع . 

ان السد العالى فتح جديد فى نظام الرى يفصل مابين عهدين » 
عهد التذزين السنوى وما ينطوى عليه من تعويض الانتاج الزراعى الى 
هزات عنيفة تؤدى الى أزمات مالية شديدة » وعهد التخزين المستمر وما 
يكفله من ضمان رى الاراضي المترتبة عليه والتوسع الزراعى فى مساحات 
جديدة مع ضمان وقاية البلاد من اخطار الفيضانات وتوليد طاقة كهربية 
هائلة رخيصة تساعد على انماء الصناعة ومشاركة النهضة الزراعية فى 
تدعيم الاتتصاد القومى ٠‏ 

واترب السدود الهامة التى من نوعه فى العالم سد « دافيز » على 
نهر كولورادو بأمريكا وسد « ميبورو » باليابان وسد ١‏ سيربونسون » 
بفرنسا ويكفى للدلالة على عظمة السد العالى ان نذكر ان سعة خزانات 
هذه السدود الثلاثة مجتمعة تساوى /٠‏ فقط من سعة خزان السد العالى 
كما أن مجموع القوى المولدة منها تساوى /٠.‏ من قوة محطة كهربا السد 
العالى , 

أما من حيث مكعبات المواد المستعملة فى بنائها فان مجموع مكعبات. 
المواد المستعملة فى بناء السدود الثلاثة معا تبلغ .5//ز فقط من مكعب 
المواد المستعملة فى بناء السد العالى . 

ومن حيث الارتفاع فسد ١‏ دافيز » يبلعٌ ارتفاعه .6 مترا ومسد 
« ميبورو » .1 مترأ » وسد « سيربونسون » .11 مترا أى ان السدين 
الآخرين يفوقان السد العالى فى الارتفاع فاذا راعينا أن سد ١‏ ميبورو » 
مبئى على الصخر وليس على مواد رسوبية فيكون سد « سيربونسون » 
المبنى على قاع رسوبى هو الوحيد بين هذه السدود الذى يششابه السد 
العالى ويزيد عليه فى الارتفاع بحوالى ١١‏ أمتار . 


والواقع أن تصميم سد « سيربونسون »© اقرب مايكون الى تصميم 


7" 


السد العالى لانه مزود بسنارة رأسية قاطعة للمياه بطريقة الحتن بعيق 
٠‏ متر تحت القاع وهو وان كان اعلى من السد العالى قليلا الا انه 
من حيث مكعب المواد المستعملة فى بنائه وسعة تخزينه يعتبر نموذجا 
مصغفرا للسد العالى حيث يبلغ مكعب هذه المواد 15 مليون متر مكعب 
وسعة بحيرته مليار واحد من الآمتار المكعبة فقط وقوة محطته الكهربية 
...ر.؟# كيلوات أى اقل من محطة كهربة خزان اسوان الحالية ٠‏ 


بل اننا لو قارنا السد العالى من حيث قدرته على تخزين المياه بأكبر 
الخزانات الموجودة فى العالم سواء كانت مبنية من الخرسانة أو الرمال 
أو الاترية لوجدنا ان سعة السد العالى تبلغ حوالى اربعة أمثال سعة 
خزان « هوفر » الذى يطلق عليه بحيرة « ميد » وهى أكير بحيرة للتخزين 
بأمريكا ٠‏ 


ويكفى ان نذكر أننا لو جمعنا محتويات خزان « جرائد ديكسنس » 
بسويسرا وهو اعلى سد فى العالم ومحتويات خزان « جراند كولى » 
بأمريكا وهو اكبر سد قى العالم مبنى من الخرسانة من حيث الحجم 
ومحتويات حزان « كوبيشيف » بروسيا وهو أكبر سد فى العالم من حيث 
مكعبات الاثرية ومحتويات سد « ستالينجراد » بروسيا الذى به أكبر محطة 
كهربية فى العالم لوجدنا ان محتويات هذه الخزانات مجتمعة تمثل /5١‏ 
تمقط من محتويات السد العالى بمفرده ٠‏ 


بل ان سعة السد العالى تفوق سعة كل الخزانات التى أقامتها 
هيئة التعمير الامريكية خلال النصف الاول من القرن الحالى ويبلغ عددها . 
حوالى 145 خزانا ويكفى أن نذكر أن مياه السد العالى لو أطلقت على 
مساحات الارافي الزراعية فى العالم لغمرتها بارتفاع حوالى ٠١‏ 
سنتيمترات . 

والواقع ان بحيرة السد العالى هى أكبر بحيرة من صنع الانسان 
فى العالم ولا ينافسها فى ذلك سوى يحيرة سد ١‏ كاريبا » على نهر 
« الزنبيزى » بروديسيا الجارى تنفيذه حاليا . 

ومن المفيد أن نذكر ان محتويات السد العالى تقرب من محتويات 
بحيرة « فيكتوريا » ثالث يحيرة طبيعية فى العالم ٠‏ 

ومن حيث توليد القوة الكهربية فان أكبر محطة موجودة الآن فى 
باطن الارض هى محطة ١‏ كيتمات » بكندا وقوتها ارا من مليون الكيلوات 
بوهناك أيضا محطة فى باطن الارض تحت التنفيذ بسد « كاريبا » بروديسيا 
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قوتها ؟ر! من مليون الكيلوات أى أن قوة محطة السد العالى تبلغ ضعف 
قوة أكبر محطة كهربية باطنية فى العالم بل أن قوتها تزيد على قوة محطة 
« كوبيشيف » المقامة فوق سطح الارض والمعتبرة حتى الآن أكبر محطة 
كهربية فى العالم على الاطلاق . 

ومن حيث قطاع قناة التحويل الذى يبلغ عرضه عند القاع. ٠.‏ مترا 
ليكفى أن نذكر أنه أكبر من قناة « اليرت » ببلجيكا وقناة « دون » بروسيا 
وقناة ١‏ سانت لورنس » وقناة « بئما » بأمريكا ولا يماثلها فى العرض, 
سوى قناة السويس . أما تصرفها فهو بلا شك أكبر من تصرف أية قناة 
انشئت حتى الآن اذ هى عبارة عن مجرى صناعى لتحويل مياه النيل 
يسمح بمرور مليار متر مكعب يوميا . 

ومن حيث بوابات موازنة التصرفات فالقئاة سيركب عليها بوابات 
تعاب دوي سر اللي تحث ضاغط 
يقرب من مائة متر وهى بذلك تعتبر أكبر بوابات من هذا النوع فى العالم 


ومن حيث عمق الاساس فان عملية حقن المواد الرسوبية ستمتد 
الى ١١؟‏ أمتار تحت قناع النهر فى حين ان عملية الحقن تحت القاع فى 
أكبر السدود ١‏ لشبيهة يه وه سد 8 سيريوتسون 4 يفرنساة4 :وسيسد 
«ميشان» بكندا لم تتجاوز .؟1 مترا ولذلك فان السد العالى يعتبر أعمق 
سدود العالم أساسا . 

ومن حيث مكعبات المواد التى ستستعمل فى انشائه فهو من أكبرها 
على انه من الانصاف ان نذكر ان جميع السذود التى تفوق مكعباتها مكعبات 
السد لمأن يعور سكوة قرابية مون مون رك جك كلت ولست مود كل 
الاحجار كالسد العالى . 

ومن حيث الارتفاع فهو وان كان من أعلى السدود الركامية فى 
العالم الا أنه يقل فى الارتفاع عن سدود كثيرة من الخرسانة . 

ومن حيث قدرته على وقاية البلاد من اخطار الفيضانات فهو أكثر 
سدود العالم نفعا من هذه الناحية . 

ومن حيث ضمان رى مساحات شاسعة فليس فى العالم سد يجاريه 
من هذه الناحية حيث يتحكم فى رى مساحة تزيد على / ملايين فدان . 

ومن حيث الفائدة للائتصاد القومى فليسر في العالم سد واحد 
يجمع بين مزاياه الاتتصادية فى ميدائى الزراعة والصناعة ما يجمعه السد 


م 


العالى وهذه الميزة وحدها تجعله اعظم مشروع فى العالم من جميع 


تواحيه . 


والحقيقة ان السد العالى ليس أعلى السدود ولا اكبرها حجيا 
على أنه من المسلم به أن عظمة السدود تقاس بسعة التخزين وبالقوة 
الكهربية المستمدة منها وكلما أمكن تحقيق هاتين الفائدتين بمكعبات قليلة 
وارتفاع قليل أدى ذلك الى تخفيض تكاليف الانشاء ومن ثم تحسين 
اقتصاديات المشروع . 

فالاعمال الفنية الناجحة هى التى تكفل أقصي المزايا بأقل التكاليف . 

ويتبين من العوامل العشرة التى ذكرناها فى مجال المقارنة بين 
السد العالى وغيره من السدود أن ترتيبه الاول فى ثمانية منها اذلك فهو 
يعتبر بحل أدظلم سد غى لالم يس من نوعه فقط بل حلى الاق ٠‏ 

وانه لما يستحق التسجيل هنا السرعة الفائقة التى تمت بها الابحاث 
الواسعة لهذا اشرو الضخم الذى يعتبر على راس قائمة خزانات العالم 
من حيث الانشاء وتخزين المياه وتوليد الكهريا » ويكفى لكى ندلل على مدى 
قصر المدة التى تمت فيها هذه الدراسات والابحاث أن نذكر على سبيل 
المقارنة الزمن الذى استغرقته مباحث بعض سدود العالم الكبرى التى 
يفوقها السد العالى فى كثير من الاعتبارات » فسد « بكرة »© بالهند 
استغرقت مباحثه ثمانية أعوام وسد «بولدر» وسد جرائد كولى بالولايات 
المتحدة استغرق كل منهما نحو خمسة عشر عاما أثفقت فيها الملايين من 
الجنيهات فى حين تمت أبحاث ودراسات السد العالى جميعها على أكيل 
وجه خلال خمسة أعوام وبنفقات ضثيلة جدا لاتعدو ..ءرءءلارا جنيه 
وهى نفقات ضئيلة لايمكن ان تقارن بالنفقات الكبيرة الثى صرفت فى 
اعمال المباحث الخاصة بتلك السدود . 

وبذلك فالسد العالى يعتبر تطورا كبيرا فى الفن الهندسي » فى 
الفكرة » والتنفيذ » كما يعتبر بذلك من أهم أعمال الانسان فى القرن 
العشرين . . وهو جدير بأن يعتبر أكثر من تطور عادى » ولذلك لا نخطىء 
حين نطلق عليه أنه ثورة فى الفن الهندسي . 


البابا لثالكت 


السَدب 
العلان 
ور 

سياسية 


7 7 


الفصل الاول 
معركة التمويل : 


بعد أن خرج مشروع ألسد العالى .ن نطاق البحث العلمى يوم 5 
.من ديسمدر سسمنة 115 6 وجد أن نفقات المشروع تبلغ حوالى 1 
مليون دولار تتحملها مصر فيما عدا . .؟ مليون دولار من العملة الصعبة . 
الذلك عرض الشروع على البنك الدولى للانشاء والتعمير » للمساهمة 
فى تمويله ٠.‏ 

وبعد أن قام خبراء البنك يبحوثهم الفئية والاقتصادية» قدموا تتريرهم 
.الذى جاء فيه : س 

« أن السد العالى سيمثل مكانا ملحوظا فى اقتصاد « مصر » وأنه 
سيرفع الدخل الزراعى بمقدار .؟ /ز » وانه سيزيد دخل الحكومة الى 
جانب الحصيلة المنتظرة من بيع الاراضي المستصلحة » وانه سيبلغ بالدخل 
القومى زيادة سنوية تزيد على ثلث تكاليف المشروع » فضلا على نحو 
عشرة مليارات كيلووات ساعة من الطاقة الكهربية » وان دخل المشروع 
سيتيح « لمصر »© الاضطلاع بأعبائه المالية والوفاء بالتزاماته .. » ٠‏ 

وواضح من ذلك تأكيد البنك الدولى نلسلامة المشروع وسلامة 
"اقتصادنا ٠٠‏ 

ولقد قرر مدير البنك الدولى كل ذلك فى المحادثات التى دارت فى 
.واشنطن فىديسمير سنة ه156 » ثم عاد فأكده فى محادثات فيراير سئة 
11605 التى دارت بالقاهرة » ثم عزز هذا التقرير اثناء زيارته للقاهرة فى 
٠‏ من يونيو عام 1105 ثم أكد ذلك مرة أخرى فى خطابه الذى حرره 
الوزير مالية ‏ مصر » فى 5 من يوليو عام 1185 ٠‏ 

وبرعقم هذا التقرير الرسمى »؛ وبرغم تأكيدات مدير البنك الدولى 
نفسه بسلامة المشروع وفائدته .. فأنه في الوقت نفسه » ومنذ اللحظة 
الاولى لعرض المشروع » (حاول البنك أن يضعالعقبات أمام المتروع 2.١‏ 

قالوا : ان هناك خلافات مع الانجليز واسرائيل .. ويجب أن 
كضويها ل 2 

ه4 


وقالوا : انه ليس عندنا نظام يرلمانى لابداء الراى فىالمشروع ويجب. 
أجراء استفتاء شمعبى عليه .. 

واتضح من ذلك ان البنك الدولى تسيره اتجاهات سياسية بعيدة 
عن أغراضه الاساسية التى هى تقديم المعونات والقروض الاقتصادية 
للدول المتخلفة والحديثة النمو .. 

وغاب عن أذهانهم اننا تحررنا من الاستعمار السياسي الذى فرضته. 
علينا انجلترا ؛ ولن ترضي انجلترا لنا ان ننمو لانها أرادت أن تبقى على. 
تخلفنا أكثر من سبعين سنة .. 

كما تغابوا عن حقيقة اسرائيل التى اغتصبت من الوطن العربى 
جزءا من أعز امانيه وششردت مليونا من العرب الآمنين » واننا لن نتفق مع, 
من قتلوا آباءنا وشردوا اخوتنا » وان الثأر هو الحل الوحيد لاعادة فلسطين 
السليبة .. 

وارادوا ان ينفذوا الى الوضع الداخلى واننا يجب ان نجرى. 
استفتاء على المشروع ؛ وتناسوا ان جمال عبد الناصر هو ققائد هسذه. 
الامة وأحد ابثائها وأن الشعب ارتضي له أن يحمل الامانة » ولن يختلف. 
معه فى ضرورة هذا المشروع الذى سسيرفع من مستوانا الاقتتصادى. 
والحضارى ٠٠١‏ 


( وكان طبيعيا ان نرفض هذا الكلام ٠٠‏ ) 

وطلعت هلينا صحافة الغرب فى هذه الايام بأن انجلترا وأمريكا. 
قد اتخذتا موتفا موحدا من تمويل المشروع » فالبنك الدولى يدفع مبلغ, 
٠‏ مليون دولار بصفة قرض وتشترك آمريكا وانجلترا بنسبة .لا/ز الى. 
٠‏ قى دفع الباقى وهو ..؟ مليون دولار ٠.‏ 

ولم يكن الجزء الذى تقرضه لنا أمريكا وانجلترا على دفعة واحدة 
ولكن على دفعات تبدآ بمبلعٌ ./ا مليون دولار ٠.‏ 

وظهر الفخ الذى ينصبه لنا الاستعمار عن طريق البنك الدولى. 
بالشروط التى وضعها وأهمها : ل 

١‏ أن يطمئن البنك الى أن العملاتالاجنبية المطلوية التى ستئالها 
مصر من النح الامريكية الانجليزية لا تنقطع .. 
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؟ - أن يتفاهم البنك مع الحكومة ( المصرية ) ويتفق معها من وقتت 
لآخر حول برنامج الاستثمار .. 

التفاهم حول الحاجة الى ضيط المصروفات العامة للدولة . 

؟ - لاتتحمل الحكومة المصرية أى دين خارجى » ولا توقع اتفاقات 
دفع الا بعد التقاهم مع البنك الدولى اولا وقبل الاتفاق على أى مشروع. . 

ه ‏ أن تكون ادارة المشروع خاضعة للاتفاق مع البئنك .. 

1 اتفاقات البنك خاضعة لاعادة النظر فيها اذا حدث ما 
يستدعى ذلك .6.6 

ومعئى هذا أنئا سنصبح تحت رحمة انجلترا وأمريكا .٠‏ وكان 
طبيعيا أن نرفض أيضا كل هذه الشروط لائنا لن نتبل استعمارا اقتصاديا 
من دولتين بعد أن تحررئا من الاستعمار السياسي » ولن نعيد حادثة 
الاسهم والقروض التى أدت الىالاستعمار الانجليزىعلى يد اسماعيل, . 
ولن نرجع آلى الوراء لنكرر مأساة كرومر ٠٠‏ 

ومما اكد جنونية الدوائر الاستعمارية التى تسيطر على اتجاهات 
البنك الدولى انه ربط التقرض يضرورة حل مشكلة الماء مع السودان .. 
ولم تكن هناك مشكلة » الا فى عقولهم التى أرادت أن تتخيط فى أى طريق 
لتثير الزوابع والاعاصير .. 

وما الذى جعل أمريكا تكتشف قجأة أن الدول الأخرى الواقعة على 
حوض النيل لا توافق على المشروع .. وما الذى جعل انجلترا تقرر أن 
السد العالى سيفر يمصائح السودان .. 

ان الذى اتضح أمام العالم اجمع ان فى هذه المنطقة المتحررة رجالا 
أرادوا التحرر والاستقلال وانطلقوا نحو التنمية والقوة .. وعرف 
الاستعمار أننا ماضون فىغير تخائل تحو العزة والكرامة .. وتد أنتدتهم 
صوابهم صنتقة الاسلحة التشيكية » ولكنهم برروا الدوار الذى اصاب 
أدمغتهم بأن « مصر » أصيحت مقدرتها على الوفاء بالتزامات المشروع 
مرا مشكوكا فيه . 

وكيف هذا وقد ارتفع الدخل التومى فى مصر خلال عامى 1161؛ 
و 1106 بمقدار 11 ب/ر وزاد الانتاج عموما بنسبة ١؟‏ /ز ٠‏ 

وكيف هذا أيضا وقد كانت أمريكا تعلم بصفقة الاسلحة قبل أن تقدم 
عرضها للتمويل .٠.‏ . 

// 


لقد كان العامل الحقيقى هو اعصاب المستعمرين التى لم تتحمل قوة 
المارد العربى ولا ترضي عن سياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز ولا 
التعايشى السلمى . . والذهول الذى اصابهم عند تبلور الشخصية العربية 
فى مؤتمر باندونج وقراراته العشرة » والتى اكدت مقررات مؤتمر بريونى 
فيمأ بعد .. 
ولقد كان هذا كله دافعا لان تحاول انجلترا أن تحيك شسبكة من 
المؤامرات حول السد العالى و ( مصر ) تمتد من السودان الى أوغندا 
وتساعدها امريكا بأن تمد الشبكة الى اثيوبيا ٠‏ 

كل هذه الاحداث تجعلنا نتساعل : 


هل كانت تضع أمريكا كل هذه العقبات امام الهبات أو القروض التى. 
تمنحها لاسرائيل ؟ ٠٠‏ 

ان الهبة السنوية التى تعطيها أمريكا لآسرائيل تتردد من .8 الى 
.ه مليون دولار والمساعدة الفنية تبلغ سنويا من ” الى ١5‏ مليون دولار ٠‏ 
وفائض المواد الغذائية التى تهديها أمريكا لاسرائيل قيمتها /! مليون دولار 
ورعوس الاموال الامريكية التى تعمل فى اسرائيل 2١4‏ مليون دولار ٠٠١‏ 

'' وتبرعات يهود أمريكا لاسرائيل فىالأشهر الستة الاولى من عام 51. 

بلغت 5" مليون دولار ٠‏ 

وفى 1105/1/11 أعطى بنك امريكا قرضا لاسرائيل قدره .7 
مليون دولار » وجمع يهود أمريكا الى جواره ؟ آلاف مليسون دولار ٠‏ 
بجانب التعويضات الالمانية التى يبلغ مجموعها 6.٠.‏ مليون دولار .. 

ان هذا كله يحدث مع اسرائيل التى تعيثى على التعويضات الالمانيةة 
وعلى المعونات والهبات والقروض .. واأمامنا نحن توضنع العقبات. 
والقتروط :2 الى بيد « أنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى التلوب. 
التى فى الصدور » .. 

وتعقد الموقف » فلا مصر تقبل الشروط » ولا الغرب يتزحزح عنها 
وانهارت محاولاته ودبلوماسيته أمام صلابة مصر .. وتبين لهم أتهسم. 
يعاملون طرازا آخر من الرجال وهبوا أنفسهم لخدمة وطنهم » وظهر لهم, 
أن جمهوريتنا مصرة على رفض كل ما يمس سيادتها , 

وكان الاستعمار منطقيا مع نفسه حين سحب عروضه » وابتلع 
تأييده للمشروع .. 
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وظهر جليا امام العالم اجمع أن السد العالى هو الشبح الذى افزع 
'الدوائر الاستعمارية والصهيونية .. فتحولت وزارات خارجية الدول 
الاستعمارية الى خلايا لحبك المؤامرات » وتدخلت برأيها فى الثواحى 
الاتتصادية وانكشف الستار عن موقف البنك الدولى الذى يوافق على 
المساهمة فى مشروع تنمية اقتصاديات احدى الدول الاعضاء فيه » ثم 
يضع أمامه العقبات ويحيك حوله المؤامرات » وكشفت أمريكا عناغراضها 
غى السيطرة واستغلال الثفوذ ب ب العرض فى 18 من يوليو عام 
65 وتجاهلت خطاب مدير البنك الدولى الذى أرسله قبل ذلك بعشرة 
أيام الى وزير المالية المصرى يؤكد فيه العرض .. 


لقد ظهر أيضا امام العالم اجمع أن وراء هذا التراجع مسرحية هزلية 
يمثلها وزراء خارجية أمريكا وانجلترا ومدير البنك الدولى » بدا مشهدها 
الاول عندما لقبلت الدولتان والبنك الدولى على التمويل » وتخللت فصول 
المسرحية الالاعيب والمؤامرات الاستعمارية والصهيونية التى دارت فى 
الكونجرس الامريكى ومجلس العموم البريطانى »؛ وضحك العالم بسخرية 
عند وضع شروط التمويل وعند محاولة تدويل مياه النهر » وعندما تحول 
البنك الدولى من مؤسسة اقتصادية دولية الى مكتب سياسي ملحقيوزارة 
الخارجية الامريكية .. ثم صنق العالم يحماس كبير لقرار تأميم قناة 
السويس » واستاء لمحاولات الضغط والحضار الاتتصادى » وهاجم 
النذالة والخسة التى ظهرت بمؤامرة العدوان الثلاثى والرغية فى تحطيم 
القوى التحررية » ويهلل العالم للنصر الذى احرزه الشعب العريبى فى 
مصر 4 ولتغلب قضايا الشعوب على مؤامرات الاستعمار » ويسدل الستار 
على اعظم واقوى مشهد فى المسرحية الخالدة وهو استمرار العيل فى 
السد العالى » سد العزة والكرامة . 


وسنتبين تفاصيل هذه المسرحية فيما يلى ٠.٠‏ 





الفصل الثانى : 
كفاح الشعب فى سبيل تنفيذ المشروع 


لم يكن الشمعب العربى ليرشي أن يظل العوبة فى يد الاستعمار 
والدول الكبرى تمنحه ان ارادت له الحياة او تمئع عنه معونتها ان ارادت 
أن تذله ٠.‏ 

فرفض الشروط الاستعمارية التى وضعها البنك الدولى ووضع 
أمامه الهدف الاكبر وهو التنمية الاتتصادية والتحرر منكل الوان الاستعمار 
السياسي والعسكرى والاقتصادى والثقافى .. وظنت انجلترا وأمريكا 
أنهما يسحب عروض التمويل سترغمان جمهوريتنا على الارتماء فى 
أحضانهما .. ولكن اليد الحديدية التى قامتبالثورة والتى أرغمتالمستعمر 
على الرحيل والتىأثبتت وجود الشخصية العربية فى,ؤتمرات السلام ٠‏ 
وجدت أن الحل الوحيد لتلتين الاستعمار الدرس الخالد من الشسعبه 
المكافح » هو استعادة كل الحقوق المسلوبة والتى ظن الاستعمار انها من 
حتوقه ماري ا ات اد 

ولتد كان حكام هذا البلد فى غفلة يوما ما حين فضلوا الصداقات 
الشخصية على المصلحة اعلة للمة .. فق وائق محيد سعيد باكما على 
حفر قناة السويس لانه صديق شخمصىي لنفردينائد ديليسبس » وجاء 
اسماعيل باشا فوافق على قيام الشركة العالمية لقناة السويس وعلى أن 
تطرح أسهمها هم ىالاسواق الدولية وتباع خارج مصر والتزميشراء الأسهم 
المتبقية .. وغرق حتى أذنيه فى ديون طائلة ثم غرق لاكثر من أذنيه فى 
الشروط المجحفة التى وضعتها الشركة وكان أهمها  :‏ 

١‏ ان تلزم الحكومة المصرية بتقديم 51٠‏ العمال اللازمين للعيل. 
فى حفر القناة عن طريق السخرة م 

؟ - أن تقوم الحكومة يمد مقطتة العمل بترعة من المياه العذية من 
النيل . 

؟ س وافقت الحكومة على أن تكون جميع الاراضي حول المشرو 
ملكا للشركة . ص ّ 
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؟ ‏ وافقت الحكومة علىاعطاء الشركة امتياز استغلال القناة لمدة 
عاما وعندما حاول اسماعيل أن يجرب قنوة قسخصيته ويعترض على 
هذه الشروط عرض الموضوع على نايليون الثالث ملك فرئسا لوفضاعع 
الحلول المناسبة وهنا تدخلت العوامل الشسخصية ووساطات النساء » 
فلقد كانت زوجة ملك فرنسا تمت بصلة قرابة لفرديئاند ديليسبس وهنا 
.وضع الملك حل المشكلة وكان : - 


أن ( تنزل ) الشركة عن ملكية الاراخي التى حول المشروع نظير 
تعويض مالى . 

( تخفيف ) عملية السخرة . 

ولكن مامعنى النزول . . وما معنى التخفيف .. ؟؟ لقد دفعت الحكومة 
المصرية 86 مليون فرنك كتعويضات عن أشياء لم تخسر الشركة منها 
شسيئا .. واستمرت السخرة وسيلة لتشغيل السواعد العاملة فى حفر 
القناة انها سواعد المصريين تحفر قناة فى أرض مصر . . ولكن لمصلحة 
شركة عالمية .. ( وبعد أن كانت القناة محفورة لمصر كما قال ديليسبس 
اللخديى أصبخت مضي يلكا للعناة #ا, ‏ 

لن نئسي أن "!| ألف عامل من آبائنا وأجدادنا » زهتت أرواحهم 
'للطاهرة فى حفر القناة .. 

ولن نئسي أن الدماء الزكية جرت فى قئاة السويس قبل أن تجرى 
.قيها مياه البحر .. 

٠‏ ولما تورط اسماعيل فى الديون ليجعل مصر قطعة من أوربا على حد 
.تعبيره اراد أن يسدد الديون فلجاً الى اسهم القناة وباع نصيبنا فيها وكان 
5 # من جملة الأسهم .. وضاعت علينا الأسهم بأبخس الاثيان .. 

وبعد أن تم الاتفاق على آن يدقع منها در؟ من مليون الجنيه ؛ لم 
.نحصل الا على مليونى جنيه فقط .. 

وعاد اسماعيل مرة أخرى واضطر الى بيع نصيب مصر فى الارباح 
التى كانت تعادل ١6‏ / من جملة الارباح وياتث مصر لا تملك فى القناة 
شسيئا .. وأصبحت خيرات القناة وآرياحها وادارتها حقا لغير أهلها الثين 
جفروها فى أرضهم .. 

وكانت الطامة الكبرى حين اسقمّل الانجليز القناة فى استعيار 
مصر » فلقذ تنبه عرابى الى خطورة قناة السويس وامكان مرور الانجليز 


ل 


متها عام18,61فطلب من فرديناند اغلاقها فأكد له استحالة مرور الانجليز 
بها عملا بالقوانين الدولية ولكن الانجليز مروا من القناة 4 وكانت سببا فى 
استتميارتا الذق ظل اكقر من سيعين غليا . 

وبذلك فقد أدى الاستعمار الاقتصادى فى عهد محمد سعيد 
واسماعيل الى الاستعمار السياسي فى عهد توفيق .. 

وظن الاستعمار فى عام 1155 انه يستطيع أن يكرر مأساة القناة 4 
وينهش أحسامنا من أى جزء تمتد اليه يده » وارآد أن يتلاعب يعروض. 
التمويل » فوضع الشروط التى يراها تؤدى الى تدخله وبسط نفوذه . 


ووجد جمال عبد الناصر أن القئاة ريحت فى عام ه110 مبلغ ه*< 
مليون جنيه لا نحصل منها الا على مليون جنيه فقط » ووجد أن قناة 
السويس دولة أجنبية داخل ارضنا » شركةيستغلها الاستعمار فى النفوذ 
وفى المؤامرات وفىالسيطرة وآخيرا فىالارياح ؛ وكانها ب مسمار جحا ‏ 
الذى تركه الاستعمار فى جسم جمهوريتنا » ليستنزف دماعنا ويستفيد 
بخيراتنا ويتحكم فى أرضنا .. وكان. السد العالى ومعركة التمويل التى. 
خاضها هما المصل الذى تزودته به القوى الشعبية .. 


فلتد تعلقته آمال. الشمعب بالمشروع العظيم فصمم على تنفيذه » 
وتحول السد العالى من مجرد عمل. هندسي الى قصة شعب يريد أن يثبته 
وجوده وشسخصيته » يريد ان يتحرر من. القوى. التى حاولت أن تخنق. 
انفاسه 4 يريد إن يشسيد البفاء لنفسه ولاولاده ولاحفاده » يويد أن يحتق. 
الحلم الكدير بعد أن ظل خيالا يداعب أقكاو الاجداد المكافحين .. 


ووجد عبد الناصر انه يجب أن يطرق الحديد وهو ساخن ؛ وان 
يضرب على يد الاستعمار الذى. تخيل. أنئا فى غفلة عن مؤامراته » وأننا 
أضعف من أن تسترد حقوقنا المسلوية » ونستعيد شخصيتنا الدولية التى. 
اراد أن يضعفها الحكام الدخلاء ٠.‏ 

قتواعد القائد مع الشعب على اللقاء مساء يوم الخميس 51 من 
يوليو عام 1181 بميدان. المنشسية بالاسكندرية ليشرح لهم كيف صممته 
مصرعلى أن تكون مشروعاتها عزة وكرامة لاذلة ومهانة .. وكاناللقاء .. 
ووقف جمال عبد الناصر وقفته الخالدة امام مئات الآلاف من المواطنين > 
وعلى مسمع من عشرات الملايين من أبناء الشعب العربى. فى كل مكان » 
وكل الشعوب المكافحة فى العالم أجمع .. وتحدث ثلاث ساعات » حديث 
القائد الذى. حمل الرسالة » واتتخيه الشعب ليؤدى الامانة الوطنية نحو 


له 


العمل الثورى » لرفاهية الجيلالحاضر والاجيال القادمة » وليكتب عبارات 
النصر فى سجل التاريخ الذى ملأه الآباء والاجداد بكل أنواع المعارك 
التحررية . 

تحدث الرئيس واستقبل فى خطابه العيد الخامس ايلاد الثورة وحيا 
نضال الشعوب وأعلن أن المعركة التى نخوضها ضد الاستعمار لم تنته » 
وتكلم عن مؤتمر بأندونج ومؤتمر بريونى » وعن صداقات الكسعوب وحكى 
قصة الاحلاف وقصة الأسلحة .. 

وجاء الدور علىالسد العالى .. وأرهف العالم سمعه » ودارت فى 
العقول تكبنات وتكهنات .. ولم يمستطع احد ‏ ولا حتى ذوو الخيال 
الخصيب  .‏ أن يتصور القرار الحاسم » واللطمة الكبرى ... ولكن 
الرئيس استجمع كل عناصر الاثارة » ليمهد أذهان الشعب » للقيام يعمل 
ثورى مجيد للوقوف ضد الاستعمار .. ولتنفيذ مشروع السد العالى .. 

فتحدث عن خطة التنمية الاتتصادية » ورفع مستوى المعيشة ؛ 
وزيادة الدخل القومى » وذكر أن السد العالى هو املنا لتحقيق هذه 
الخطة » ولكن واجهتنا عقبة التمويل » وحكى قصة البنك الدولى كاملة » 
والعرض الانجاو امريكى » وتدخل الصهيونية وكيف رفضنا المعونة 
المشروطة لنحافظ على سيادتنا فى أراضينا » وحكى المشكلة التى أرادت 
أن تثيرها انجلترا فى السودان » وأشار الى فزع الدوائر الاستعمارية 
والصهيوئية من تبلور شخصية مصر ودعوتها الى السلام وعدم الانحياز » 
وان هذا كان سببا فى سحب عروض التمويل .. 

وتحدث عن الشروط التى وضعها البنك » وقال « وبدات أنظر الى 
مسفر بلاك وهو جالس آمامى » وكانى أنظر الى فردينائد ديليسبس © . 


وتحدث عن وصول ديليسيس الى مصر عام 1485 وحص وله من 
الخديو محمد سعيد ‏ على امتياز حفر القناة » وصدور فرمان تكوين 
الشركة » والالتزامات المجحفة التى قامت بها مصر » وأعمال السخرة وديون 
الخديو اسماعيل وبيع نصيب مصر له وان دخل,القناة اليوم يذهب الى 
خزائن الاستعمار » وانهم يمنعون عنا القروض »2 ويستنفيدون من 
كراما م ١‏ 

وتساعل عبد الناصر هل تعلمون مقدار المساعدة التى ستعطيها لنا 
أمريكا وانجلترا ؟ .ا مليون دولار . وهل تعلمون من الذى يأخذ المائة 
مليون دولار وهى دخل الشركة السنوى ؟ هم الذين يأخذونها بالطبع . 
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وارتسمت أمام الاعين علاماتالاستفهام » ووضح فى اذهان الجميع 
ان حقوقنا مسلوبة » وأننا يجب أن نتحرك وألا نستمر العوبة فى يد 
الاستعمار » وبدا التساؤل يلح على الاذهان .. وهنا أجاب عبد الناصر 
وآخرج الجميع من حيرتهم .. ووجه الى الاستعمار الضربة القاضية » 
وأعلن بصوت أسمع العالم أجمع : 

اليوم باسم الشعب اعلن تأميم القتركة العالمية لقناة السويس . 

وتعالت هتافات الجماهير بالتأييد . 


ولكن هذه الصفعة أفقدت الاستعمار والصهيونية صوابهم فباتوا 
يحيكون مؤامرات جديدة لشل التحرك العربى .. 

وعقدوا مؤتمر لندن واختاروا له 18 دولة من الدول المستفيدة من 
قناة السويس ؛ وتناسوا فى ذلك الوقت نصوص معاهدة القسطئطينية 
عام 1884 ألتى تضمسع شسروط مكان وزمان وعضوية المؤتمر » ووجهوا 
الدعوة لمصر ورفضنا التفاوض فى شيء هو من أساس حقوقنا » وكونوا 
اللجنة الخماسية برياسة منزيس ووضعت اللجنة قراراتها لتوافق عليها 
مصر » ورفضها الشعب من اولها لآخرها لانها تمس سيادتنا . 

وظهر' بذلك تصميمنا على الكفاح والنضال والدفاع عن حقوقنا 
والمحافظة على كيائنا واستقلالنا » فأخذ الغرب يهدد بالاساطيل الموجودة 
فى البحر المتوسط . وجمدوا ارصدتنا الموجودة فى بنوكهم » ورفضوا 
شسراء القطن المصرى » ومنعوا عنا القمح. .وسحبوا اللرشدين الاجائب. . 
وظنوا بهذا انهم يستطيعون الضغط على شعب مصر ليسام بشروطهم 
وظنوا باساليب التجويع والارهاب أننا سنضعف أمامهم » ونثيل اليهم ائنا 
لن نستطيع المحافظة على الملاحة يعد سحب المرشدين . 

ولكن الارادة القوية للق عب العربى فى مصر » أثبتت وجودها » 
وصمدنا ونسط الاعاصمر » لم ترهبنا تهديداتهم ولا محاولاتهم لتجويعنا 
وحققنا قول الرئيسن . . : 


' « اننا قسعب عاطفى » ولن نقبل الشتم بخمسةعقر مليون دولار, . 
ولسنا أمة غنية » ولكننا نه نستطيع أن نوفر ملايين من الجنيهات ولو دققنا 
زلط أو كسرنا طوب: فى سبيل أن نحافظ على كرامتنا واستقلالنا » : 


وأعجب العالم بقوتنا وعزيمتنا ... وكان هذا الحصار الذى ارادوا 


به كرا طريقا الن الي والتيء » أ فتحتنا أسواكا جذيدة تكمليل ممها:+ 
وحطيا هذا الحصار الاتتصادى .. . 

وفى اول يوم بعد انسحاب المرشدين الاجانب » أرسلوا الى القناة 
اكبر عدد من السفن وسفنا أخرى لم يسبق لها أن مزت من قناة السويس 
واستطاع المرشدون العرب واخوانهم من اليونانيين انجاح الملاحة برغم 
هذه المؤامرات ., 

وذهل الاستعمار مزة اخرى » فلم تنفع تهديداته ولا مؤامراته ولا 
حصاره .. فعادت الخفافيش تتجمع فى النللام وخرجوا بالؤامرة 
الكيرى ,. العدوان المسلح .. 

ففى مسساء الاثنين 9؟ من أكتوبر عام 1165 »2 وبدون أى سيب الا 
التآمر والحقد قامت اسرائيل باعتداء مفاجىء على حدودنا ,٠‏ وقامت 
قواتنا المسلحة بتأديبهم ببسالة خالدة .. 

وطلعت عليئا انجلترا وفرنسا يوم الثلاثاء ٠.‏ من اكتوبر عام 1165 
بالانذار اللشترك الذى يطلب وقف القتال .. واحتلال بور سعيد 
والاسماعيلية والسويس لحماية الملاحة فى القناة .: واذا لم يصل الرد 
خلال ؟1 ساعة فستممل انجلترا وفرنسا على تنفيذ ذلك بالقوة .. 

رفض الشعبهذا الانذار رفضا بأتا حاسما » لانهسيعيد الاستعمار 
الى بلادنا فى أبشع صورة .. 

وفوجئنا يوم الاربعاء بآن قواتنا ثمكنت من اسقاط 1 طائرة 
اسرائيلية وكان منها عدد كبير من الطائرات ( الموستير ) الفرنسية .٠‏ 

وفى السادسة من مساء اليوم نفسه قامت طائرات نفاثة وقاذفات 
تنابل انجليزية وفرئسية بضرب مطار القاهرة الدولى .. 

واعلنت اذاعة بريطائيا فى السابعة مساء وجود ما يسمى بقيادة 
الحلفاء ؛ وظهر التحالف الانجليزىالقرنسي الاسرائيلى .. وقاموا بالغارة 
الثانية لغرب مدن القنال واصبحنا نحارب فى جبهات متفرقة .. 

وبهذا سقط القناع من على وجوههم . . وانكشفت امؤامرة الثلاثية 

1 أرادوا أن يسنحبوا قواتنا المسلحة كلها الى صحراء سينا لصد 

العدوان الاسرائيلى .. ثم يخلو لهم الجو » ويتمكنوا من ضرب المطارات 
والمدن المصرية الآمنة .. وينفردوا بالمواطنين .. 


واصدر الرئيس قرارا للمشير عبد الحكيم عامر باعادة جميع قواتنا 
من سيئاء الى غرب قناة السويس » لتكون بجانب الشعب .6 

ووزعت الاسلحة على المواطنين » كل المواطنين .. وتركنا فى 
سيئاء القوى الانتحارية التى لقنت اسرائيل درس الفداء واقفلت الطريق 
على اليهود ؛ وسترت الانسحاب .. 

وحارب المواطنون » وحاربت كتائب التحرير » وحارب الحرس 
الوطنى مزمنزل الى منزل » ومنشارع الىشارع » ومن قرية الى قرية .. 

وادى كل فرد فىالقوات المسلحة واجبهالوطنى » واستشهد اخوان 
لنا » باعوا دماءهم ليكسبوا شرف مصر » وشرف القوات المسلحة .. 

« من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه » فمنهم من قضينحبه 
ومنهم من ينتظر »؛ ومابدلوا تبديلا » صدق الله العظيم .. 

واهتز الضمير العالمى » للخديعة الكبرى » ولقوة الشعب العربى 
تمى مصر » ولصمود بور سعيد تسعة أيام تحت الطائرات وأمام التنابل .. 

وتحولت المعركة الىقصة شعب » نظر الى المعارك السياسية التى 
خاضها ضد الملكية والاقطاع والاستعمار والتكتلات والاحلاف » فوجد 
نفسه يسير نحو القمة » نحو القوة .. فاستلهم العظة من ماضيه واستمد 
العزم من حاضره »؛ ورسم معالم الطريق .. 

فانتفض انتفاضتهالكبرى » واستجمع قواه الحديدية وصرخ صرخته 
المدوية سنحارب » سننتصر » سنبنى السد العالى .٠‏ 

وانتصر الكفاح العربى » وتبلورت شخصيتنا على مسرح السياسة 
الدولية » وتأكدت مبادىء الحياد الايجابى وعدم الانحياز .. 

وكان مشروع السد العالى هو البناء الذى يدعم كفاحنا » وهو الأمل 
الحلو الذى يدفعنا الى النضال » والتيسك يحقوقنا فى الحياة وفى 
الحرية .. وهو الذى دفعنا الى تأميم قناة السويس » ووضعع النهاية 
لقصة الالاعيب الاستعمارية ©» وهو الذى أثار علينا احقاد المستعمرين 
فانتصرنا عليهم .. ورحلوا عنارضقا الطاهرة ؛ وبقى عار هزيمتهم ذكرى 
فى تراب الأرض المقدسة .. وروت دماء الاحرار شسجرة الحرية .. 
وعاشت الجماهير المكافحة تتنسم عبير الاستقلال » وترئو بأبصارها الى 
الأمل الكبير » السد العالى .. 0 
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الفصل الثالث : 
السد العائى على مسرح السياسة الدولية 


ان كل من يتتبع قصة السد العالى والمناتقمات التى أثيرت حوله » 
ليتيقن فى وضوح ومن غير شك ان القوى الاستعمارية والمؤامرات 
الصهيونية قد تحالفت لتضع العقبات أمام هذا المشروع رغبة منها فى 
تكبيل الشعب العربى فى مصر والايقاء على تخلفه » وبالارادة الشعبية 
القوية » والتصميم العنيد » والقيادة الحكيمة » خرج المشروع من المعارك 
التى خاضها الى الواقع العملى » وأثبتث جمهوريتنا قدرتها على الوقوف 
وسط الاعاصسر الدولية وانتصارها ضد قوى التخلف والاستعمار 
والصهيونية » وسار الركب المقدس » فى طريق العزة والكرامة » يعمل فى 
بناء السد العالى » وباتت المؤامرات والدسائس حكايات يرويها 
التاريخ .. 
أولا ‏ السد العالى فى مجلس الشيوخ الامريكى : 
السد العالى يضع نهاية دالاس 

فيما يلى تلخيص مركز لحديث مستر ج.ف. فولبرايت (( عضو 
مجلس الشيوخ الامريكى ورئيس لجنة الشمئون الخارجيةٍ ).2 الذى جاء 
ضمن محضر الجلسة التى عرضت فيها لجنتا الشئون الخارجية والدفاع 
على المجلس نتائج مناقتشاتهما لمشاكل الشرق الاوسط » وسحب تمويل 
السد العالى : 

« سيدى الرئيس لقد كان من بين أسئلتى التى وجهتها للسيد دالاس 
فى خطابى المؤرخ ؟1؟ من مايو عام 11517 السؤال التالى : 

ما الذى حدا بك الى سحب عرض المعوثة الخاص بالسد العالى ؟ 

وفى يوم 51 من مايو أجابنى وزير الخارجية قائلا انه فكر مليا فى 
أسئلتى »© وانه يرفق طية مذكرة تحتوى على ردود الوزارة على تلك 
الاسئلة وفى رأيى أن الاجوبة ألتى قدمها وزير الخارجية على أسئلتي لم 
تضف جديدا ذا أهمية الى الوثائق التى كانت قد قدمت من قبل 157 


م لاوم - السد العالى 


سيدى الرئيس لقد رأيت بعد التفكير العميق طوال الاسابيع 
القليلة الماضية » انه يتحتم على ان أنشر على الملأ » بقدر ما تسمح يه 
قوانين الامن السائدة فى بلادنا » النتائج التى توصلت اليها بشأن قصة 
السد العالى .. 

ولقد توصلت بناء على الوثائق السرية جدا التى زودتنا بها وزارة 
الخارجية » الى النتائج التالية  :‏ 

آولا : أن مشروع النسية العالى كان مقعروعا سشتليها من الناحية 
الهندسبة ء كما كان ميدانا معقولا لقروض التنمية الاتتصادية »؛ ثم ان 
مصادر رأسس المال غير التى اشتمل عليها العرض سواء كانت مصادر 
خاصة أو حكومية كانت مهتمة أهتماما تاما بانجاز المشروع 8 

والسيب الذى دقع الولايات المتحدة الى تقديم عرض للمساهمة فى 
تمويل المشروع هو أن مشروع السد العالى قد اعتبر مشروعا حيويا 
بالنسبة لمستقيل مصر » ان مشروع السد العالى يعد رمزا لمقدرة مصر 
بالنسبة للزيادة المطردة قى عدد سكانها واتخفاضا مستمرا فى مستوى 
المعيشة . 

ثانيا : لتد عرضت الولايات المتحدة فى ١1‏ من ديسمبر ١558‏ أن 
تدفع لمصر 06 مليونا و ٠..‏ الف دولار لتغطية نفقات المراحل الاولى من 
انشاء السد على أن تنظر فيما بعد فى تقديم معونة مالية اضافية ولقد 
كان هذا العرض هو الذى قررت الحكومة سحبه بعد سبعة أشهر من 
تقديمه أى فى 11 من يوليو عام 1565 ٠‏ 

ثالثا : لقد كان قرار الحكومة الامريكية بسحب العرض الذى 
قدمته لمصر يتعارض مع نصيحة السفير الامريكىئ فى مصر » كما يتعارض 
مع رأى مدير البنك للانشاء والتعمير . 

ويبدو من وثائق وزارة الخارجية ان الرئيس ايزنهاور لم يشترك. 
الا قليلا فى اتخاذ هذا القرار » فكان اشتراكه مقصورا على الموافقة على 
توصيات دالاس . ويبدو أن مجلس الامن القومى لم يبحث المسألة . 

رابعا : أن أسباب سحب العرض التى أعلنت على الجمهور ؛ لم 
تكن فى رأيى أسيابا وجيهة » بل كانت كما يلى : س 

)١(‏ أن دولا أخرى واقعة علىضفاف النيل لم توافق على المشروع 
ولكن الحقيقة هى انه لم يكن ثمة دليل على أن مثل هذا الاتفاق غير ممكن 
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؟و حتى غير محتمل الحدوث وبالاضافة الى ذلك » فان الافتقار الى اتفاق 
على هذا الهدف لم يكن سبيا ميررا لسحب العروض الامريكية . 


(ب) أن مقدرة مصر على تخصيص موارد كافية للمشروع ؛ قد 
أصبحث أمرا مشكوكا فيه منذ قدم العرض من أشسهر مضت » ولكن 
الحقيقة هى ان العملية الرئيسية التى + ت مصر لها جزءا من 
محصولها القطنى مبادلة بالاسلحة التشيكية قد حدثت قبل تقديم الولايات 
التكدة أفرم الخاض بالنند العلل 





ويمكننى: أن أقول خلافا للبيان الذى اصدرته وزارة الخارجية انهلم 
يكن ثمة دليل قوى بكل تأكيد لم يلح فى استبعاد هذا الاجراء . 


خامسا : ظهر فى التصريحات العامة التى أدلى بها دالاس على اثر 
اعلان سحب العرض الخاص بالساعدة فى اثشاء السد العالى سبب 
اضافى آ/خر هو وجود معارضة للمشروع من الكونجرس الامريكى » ولكن 
ليس ثمة دليل على أن الحكومة بذلت قط اى مجهود قوى لاقناع أعضاء 
الكونجرس بأن المشروع سليم » بل على العكس من ذلك فالقوانين تدل 
على أن الحكومة نفسها بدات تفكر فى سحب العرض بعد أسابيع قليلة 


من تقديمه . 


ان سحب تمويل المشروع قد اعتبر عملا مهينا أو على الاقل عملا 
عدائيا لان المقصود بهذا العمل هو القيام بعملية مسرحية مؤسفة . 

ومرة أخرى لو أننا اتفقنا على تمويل مشروع السد العالى فى اخلاص 
بعد ان قرر خبراء البنك الدولى أنه سليم من الناحيتين الاقتصادية 
والهندسية لدخلنا فى علاقات مع ( مصر ) كان من الممكن ا تحول بينها 
على ما اعتقد وبين تأميم القناة على الاقل بالقوة أو كانت تحملها على 
الالتجاء الى القضاء لحل هذه المشكلة . 

ان مستر دالاس قد اعتقد على مايبدو ان الرئيس عبد الناصر أصبح 
العوبة فى يد روسيا » ولم يقدر مستر دالاس الروح القومية والاتجاه الى 
الحياد فى مصر »© وكذلك اخفق وزير الخارجية فى تقدير أهمية السد 
العالى لمستقيل مصر الاتتصادى » كما أخفق آيضا ‏ فى رايئ' ‏ فى 
تقدير الاهمية العاطفية البالغة التى كان يعلقها ( المصريون ) على بناء 
السد العالى . نعم لقد فشل وزير الخارجية فى تقدير كل هذه الحقائق 
على الرغم من التقارير التى يتلقاها عن هذه الموضوعات . 


ومن "أن تقنيقة كيضاا أن سهنيه عوفن تيويق النند الماقن اند 
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خلق شعورا يصعب ازالته او اقتلاع اثره » وهو اننا كدولة ٠‏ نهتم فقط 
بمشروعات النهوض الاتقتصادى فى الدول الاخرى اذا كانت هذه المعونة 
ستحقق لنا وضع الدولة التى نعاونها تحت سوطرة أمريكا السياسية . 
وهذا الشعور يوحى أيضا بأننا لانهتم بالحرية الاقتصادية والسياسية 
للدول الاخرى . 

سيدى الرئيس : كنت أود ان يكون فى الامكان نشر الوثائق المتعلقة 
بالسد العالى ؛ فكل مرة يحاول فيها مجلس الشيوخ الاستفادة من الوثائق 
المبوبة التى يقدمها نوع معين من فروع الحكومة » تصطدم بمسألة هامة 
هى العلاقة بين الكونجرس وبين هذا الفرع من الحكومة . وأخيرا فان كل 
ما استطيع أن افعله ‏ أو يفعله أى عضو فى اللجئة الفرعية ‏ هو أن 
أقرر أن سياستنا كانت مبئية على اساس غير سليم أو أنها كانت غير 
حكيمة . 

ولنترك مستر فولبرايت فى هجومه على وزير الخارجية الامريكى 
بسبب جنوئيته فى سحب عرض التمويل .. ولننظر الى الاضواء التى 
ظهرت من الحديث ولنتعرف على ما بين السطور . 

١‏ ل لقد ظهر أن السياسة الامريكية ترسم بوحى من الصهيونية 
العالية التى تسيطر على الاحتكارات الامريكية ٠.‏ / 

والاحتكارات الامريكية تستهدف ان يظل الشرق العربى موردا للمواد 
الاولية »وسوقا رائجة للبضائع الاستهلاكية التى تنتجها المصانع الاءريكية. . 
والاحتكارات الامريكية ايضا ترفض المساهمة فئ تنمية اقتصاديات دولة 
عربية قوية لان هذا يهدد مصالح اسرائيل التى تمد يدها دائما للمعونات 
الامريكية .. 

؟ ‏ لقد اهتزت شسخصية المسئولين الامريكيين يسيب سحب عرض 
التمويل وذهبت تأكيداتهم ادراج الرباح » وبعد أن كرر المستر بايرود 
السفي الامريكى فى (مصر ) هذه التأكيدات واقتناعه بالشروع .. 

طلع دالاس فجأة يقرار بسحب عرض التمويل .. ولقد كانت أصابع 
الصهيونية وراء هذا كله فلقد استغلت ظروف انتخابات الرياسة فى 
أمريكا وهاجمت المشروع لانه ضد مصالح اسرائيل . 

#ب الراك العام الامرتكن ينعسي على تفسه يسبب الع الملل 
ولقد انقسم الراى فى أمريكا بين معارض ومؤيد لقرار سحب عرض 
التمويل واعتبره المؤيدون قرارا.حاسما برهنت به أمريكا على أنها لا تنوى 


1 


شراء صداقة المحايدين الذين يبتسمون لروسيا .. وأخذ المعارضون 
على قرار دالاس انه قد أذعن لمعارضة المتطرفين من نواب الحزب 
الجمهورى ولمعارضة الولايات الجتوبية .. 

ولو أنصف المعارضون لذكروا الحقيقة وهى أن دالاس قد أذعن أيغما 
لضغط الصهيوئية الاحتكارية . . 

؟ ب وعلى أى حال فلقد ظهر أيضا ان دالاس لم يوفق فى سياسته 
تجاه الدول المحايدة فى الشرق الاوسط وتجاه جمهوريتنا يالذات واراد ان 


يقضي علينا يسحبه لعرض التمويل فقضي على نقسه » وسخر العالم من 
هزليته » وكانت نهايته على يد السد العالى . 


ثانيا ‏ السد العالى يثير زوبعة فى مجلس العموم البريطانى : 
أصابع الصهيونية تحيك المؤامرات كتدويل مياه نهر النيل 

لقد قررت جبهة المعارضة فى مجلس العموم البريطانى اثارة موضوع 
السد العالى للعرفة الاسباب الحقيقية التى جعلت انجلترا تعدل عن تقدي» 
مساهمتها المتواضعة » لانهم لم يقتنعوا بالاسباب الاقتصادية الملفقة التى 
تدعيها حكومتا الولايات المتحدة وانجلترا » ولاقتناعهم بتقرير البنك الدولى 
بسلامة المشروع .. ولقد اتضح من المناقشات التى أثيرت فى مجلس 
العموم ان النية السيئة كانت متوافرة تجاه المشروع فلقد طالب جوليان 
امورى الحكومة باستخدام نفوذها لدى أمريكا لتسحب العرض ٠...‏ 
وظهرت الوجوه الاستعمارية والصهيونية سافرة حين أفلتت من أقواههم 
فكرة انشاء هيئة عليا للاشراف على توزيع مياه النيل فى البلاد التى يمر 
بها وقالوا عن السد العالى : - 

١‏ انه يتعارض مع مصالح الشعوب فى أفريقيا الشرقية 
( البريطائية ) , 


؟ - وانه يشرد .ه الفا من أبناء السبودان ٠.‏ 


ب وأنه لايحقق مصلحة لبريطانيا يل يحقق مصلحة لدولة من 
أعدائها 


5 وأنه ينبغى انشاء عدة خزانات آخرى على النيل بدلا من السد 
العالى حيث يكون النيل مسئولا عن تغذية ./ مليونا . 


وبرغم ان وكيل وزارة الخارجية الانجليزية وقف يدافع عن المشروع 
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ويفند هذه المزاعم ويؤكد سلامته الا أن الراى العام فى انجلترا وفى العالم 
اجمع قد فوجىء بالقرار المشترك بسحب التمويل . . وهذا مادعا المسئولين 
الفرنسيين الى القول بأن أسباب القرار هى أسباب سياسية وليست 
اقتصادية » وماذا تكون الاسباب السياسية سوى فزع الصهيونية والخوف 
من قوة الشخصية العربية والرغبة فى سيطرة الاستعمار والابقاء على 
التخلف فى العالم العربى 


ثالثا ‏ مع السودان : 
لقد استطاع الاستعمار لفترة قصيرة أن يفتعل جفوة مصطنعة بين 
الشعبين الشقيقين فى الجمهورية العربية المتحدة والسودان .. ولكن 
العناصر التحررية بفضل القيادة الحكيمة فى البلدين استطاعت أن تزيل ما 
على السطح من خلافات ووصلت الى حقيقة القناع الذى تتركز فيه كل 
معائى الصداقة والمحبة والاخاء . . 
وهناك حقيقة لا يختلف عليها اثنان وهى ان حياة جمهوريتنا ترتبط. 
بالنيل أكثر من ارتباط أى اقليم آخر به .. ولم يحدث فى يوم من الايام 
ان كانت مياه النيل مشكلة بالنسبة لاقليم من الاقاليم التى تقع على حوضه 
الافى جمهوريتنا . 
وتدل على ذلك نظرة سريعة الى الطبيعة المناخية للأقاليم الواقعة 
تى حوض النيل من منبعه الى مصبه  :‏ 
١‏ سقبياه النيل لاتشكل مشكلة فى أوغندة لان السماء فوقها لا تكف 
عن الامطار صيفا وشتاء . 
تاوق بيني تتوافر النهيرات والوديان » والامطار الصيفية 
الغزيرة » وتعيش القبائل هناك على الرعى وصيد الجاموس » والزراعة 
القليلة , 
'؟ ‏ وهضبة الحبشة عبارة عناقليم تتوجالثلوج مرتفعاته » فى حين 
تكون الحرارة مميتة والرطوبة خائقة والتربة موحلة » والغابات متشسابكة 
تمى السفوح السفلى » والامطار غزيرة صيفا » وتعطى ثلثى ايراد النيل من 
الماء , 
؟ - أما فى السودان فقد كانت الزراعة تعتمد ‏ وبخاصة كلما اتجهنا 
الىالجنوب ‏ علىالامطار وحدها » وفيما عدا ذلك توجد قطع ضصيقة 
متنائرة “من التربة الطميية تزرع بماء النيل ... فالحياة هنا لم تتوقف ‏ 
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اساسا على النيل » وانما قتوقف عليه مشروعات التوسع الزراعى 
واستكمال الرى بالقدر الذى تحتاج اليه بعد الامطار . 

ه - أما الحياة فى مصر فتتوقف اساسا على النيل وترتبط به » لان 
الامطار ثستوية قليلة ويستحيل الاعتماد عليها .. 

ولقد قدرت حاجة الفدان فى الاقليم المصرى بمقدار ٠...‏ متر مكعب 
من الماء سنويا » فى حين يحتاج الفدان فى السودان الى ...! متر مكعب 
سسنويا فى المتوسط . 

هذا الى جائب أن مصر تتأثر بالمشروعات المائية التى تقام الى جنوبها 
فى حين لا يتأثر الجنوب بالمشروعات التى تقام فى مصر » لان المشروعات 
التى تقام فى الجنوب تستغل المياه قبل وصولها الى مصر » بينما المشروعات 
التى تقام فى الاراضي المصرية لا تستغل المياه الا بعد أن تغادر الاقاليم 
الجنوبية فى طردقها الى المصب .. الى البحر .. 

وحيث يتيح مشروع السد العالى لمصر التوسع الزراعى فى نحو 
مليونى فدان نجد أنه يتيح للسودان التوسع الزراعى فى ثلاثة ملايين وريع 
المليون من الافدنة .. وبذلك يزيد الدخل القومى ف ىالسودان من الزراعة 
وحدها بمتدار .٠٠5ث/ز ٠‏ 
لذلك فين العجيب أن يكون السد العالى مشكلة ماثية بيئنا وبين 
اى اقلبم آخر على النيل وبخاصة السودان .. ولكنه الاستعمار صانع 
المشاكل .. 

ولقد بدا الاستعمار يحس بضرورة تدخله فى شئون هذه المنطقة 
عندما عرف قيمة المواد الاولية الموجودة بها ؛ وعندما أحس باحتياجاته الى 
القطن المصرى . 

ففى أثناء الاستعمار الانجليزى لمصر كان الغزالون فى لانكشسير 
ومانشستر هم الذين يرسمون سياسة مصر الزراعية وسمياستها المائية > 
لان القطن ‏ كما هو معروف - يحتاج الى الري الدائم .. 

ومن هنا بدأ الاستعمار الانجليزى يضع أنفه فى مشروعات الرى. 
فى مصر والسودان وأوغئدة » ثم جاء الاستعمار الامريكى ليضع أنفه فى 
مشروعات الرى فى أثيوبيا . 

فقد كان الاستعمار يعلق تمويله لمشروع السد العالى على الاتفاق. 
بينئا وبين السودان » وفى الوقت نفسه يثير السودان ضد السد العالى ؛ 
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ويطلق عليه كتابه واذاعاته وتوزع السفارة الانجليزية فى الخرطوم 
المطبوعات لاثارة السودآن ضد مصر ٠.٠.‏ 

ولقد سارت محاولات الاستعمار لاثارة مشكلة مياه النيل بيئنا وبين 
المناطق الاخرى فى خطوات متعددة » بدات كما يلى : - 


المحاولة الاولى : 
وتتلخص فى آثارة كل الدول الاخرى الواقعة على النيل ضد 
مشروع السد العالى وقد ظهرت هذه النية مع أول مناقشات دارت حول 
المشروع » وتجلت بوضوح عندما صرح المستشار الامريكى بسفارة أمريكا 
بالخرطوم بأن مشروع السد العالى مشروع عظيم ولكن تنفيذه يتوقف على 
موافقة الحيشة والسودان .. 
ثم حاولوا ان يشتروا الذمم الصحفية بالدولار الامريكى » فقالت 
جريدة أنباء السودان فى. ؟من سبتمبر 11648 أن الواجب والعدل يقضيان 
بالا يبرم أمر نهائى فى مسألة مياه النيل بدون اعتبار لكل البلاد التى يمر 
بها .. واذا كانت الحبشة اليوم مستقلة يأمرها » وأمر أوغندة فى يد غير 
أبنائها » فان الواجب يقضي بمشاورة الحبشة مباشرة » وأنه لاخير يعود 
علينا من خداع أنفسنا ؛ فالواجب يقضي بأن توضع مشكلة مياه النيل وضعا 
دوليا شاملا وآن تسوى هذه المشكلة تسوية عادلة » وفى أثناء ذلك سيستمر 
السودان يأخذ من مياه النيل حاجته غير مقيد ولا محجور عليه ولا يعتمدا 
على حق أحد ... 
وبذلك فلن يختلف اثنان فى ان الخط السياسي الذى كانت تتبعه 
. الدول الاستعمارية فى مجال العلاقات بين الجمهورية العربية التحدة 
والدول الاخرى »6 هو محاولة نقل مشكلة مياه النيل الى النطاق الدولى 
حتى تبرر تدخلها » بل وأيعد من هذا أن كلا الدولتين ( أمريكا وبريطانيا » 
فهمتا حق الفهم أن مشكلة مياه النيل يجب أن تظل قائمة وبدون حل لانها 
فى نظرهما ‏ الورقة الرابحة التى يستخدمانها لاثارة الزوابع فى سماء 
العلاقات بين كل من الجارتين الشقيقتين » ومن ثم يتعطل السد العالى .. 


المحاوثة الثانية : 


وكانت المحاولة الثانية حيئما كشفوا عن اصابعهم الاستعمارية 
بتركيز مؤامراتهم فى خلق مشكلة . . أى مشكلة بيننا وبين السودان » وكان 
ذلك فى فبراير 115/8 حينما أثيرت أزمة الحدود فى منطقة حلايب على 
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البحر الاحمر .٠.‏ التى ادخلتها حكومة السودان حينئذ | ضمن ثطاقها 
الانتخابى بالرغم من الخرائط الرسمية التى أصدرتها الحكومة نفسها فى 
عام /1ه19 وعليها الحدود الدولية والحدود الادارية . 


ولما جاءعت مناسبة الاستنفتاء على الجمهورية العربية المتحدة » 
وأرسلت الحكومة المصرية نقطة بوليس حدود للمحافظة على النظام آثناء 
اجراء الاستفتاء ٠6‏ صور الاستعمار المسالة على أن ( عبد ل يغزو 
بجيوشه السودان:) .. فقطعت « مصر » الطريق على الاستعمار .. 
وأصدرت بيانا بتأجيل تسوية الموضوع .. وأن ‏ مصر لن تستجيب الى 
الاستفزازات التى حاولت أن تصور الوضع بشكل تدخل مسلح لغزو 
الاراضي السودانية .. وأعلنت الحكومة ( المصرية ) يومها أن التوات 
المسلحة لم تنشأ لغزو السودان ؛ ولكنها دائها سند للسودان ضد العدو 
المشترك . 


المحاولة الثالثة : 


واستجمعوا عناصر الدس والوقيعة لاثارة النزاع بين السودان 
و « مصر » مباثشرة حول مياه النيل .. 

فقد دفعوا السودان الى رقع منسوب المياه أمام خزان سنار يوم 
'امن يوليو9546 اقبل الموعد المحدد له حسباتفاقية5؟115 - بأسبيوعين» 
وهذا العمل يهدد ريع مليون من الأفدنة فى « مصر » ويشرد مليونا وربع 
المليون من المواطنين ويتعذر معه ملء الاراضي التى تروى بالحياض ٠.‏ 

وقن 4 يولي أارسلت الجمهورية العربية المتحدة مذكرة الى 
حكومة السودان تقول فيها بأن هذا العمل يعد خروجا على الاتفاقية .. 

وجاء رد السودان فى؟ امن أغسطس بأنالسودان لا يعترف باتفاقية 
لانها جزء من مساومة سياسية بين مصر وبريطائيا . 

حدث هذا كله أيام حكومة عبد الله خليل » واستطاع الدولار ان 
يثير الزوابع بين البلدين وظهر هذا فى الصحافة الانجليزية وفى الصحافة 
المأجورة .. 

ففى /اا من سيتمير 1104 قالت الديلى اكسبريس ان السد العالى 
وهو مشروع باهظ التكاليف وأقل فائدة سسيترت #بحلية كر ومسا 
شاسعة من الاراضي السودائية » وتشريد آلاف من السودانيين . 


وقالت جريدة الايام السودانية فى 16 من سسبتمبر 19858 أن السد 
العالى يقام بعد الشلال فى الاراضي المصرية ويخزن الماء المندفع من 
السودان الى الشمال لمصلحة مصر وحدها » نكيف جاز له أن يمتن علينا 
بتكاليف السد الذى تقيمه مصر لمصلحتها لا لمصلحتنا » بل ان السودان 
لن يسلم بهذا السد الا اذا آخذ نصيبه من الماء قبل وصوله اليه » والا 
اذا سلمت مصر بالتعويضات عن الاضرار التى تلحق بمدن وأراضي 
سودانية . 

هذا هو منطق الاستعمار المضطرب الذى لا يستتقيم مع العقل 
السليم » فهل نصدق الصحافة الامريكية والبريطانية والصحافة الأجورة ؟ 
أم نأخذ بتقرير لجنتى الدفاع والشئون الخارجية فى الكونجرس الامريكى 
والذى أكد ان السد العالى مشروع ناجح وذو فائدة للمصر والسودان ؟.. 


لقد أثار الغاء الاتفاقية الرأى العام فى مصر وفى السودان على 
السواء » فالشعب العربى فى مصر » والشعب العربى فى السودان 
يعرفان أن مصالحهما لايمكن أن تتناقض واى تناقض يظهر على السطح » 
انما هو شيء مفتعل يرجع الى المستشارين الانجليز » وتسرب الدولار 
“الامريكى » وأصابع الصهيونية .. التى تتحرك فى الظلام .. 

ولذلك فقد ضغط الشعب فى السودان على حكومة عبد الله خليل » 
«وطالبت المعارضة بتحسين العلاقات مع مصر » وتهيئة الجو للمفاوضات . . 


ولما قامت الثورة السودائية بقيادة الفريق ابراهيم عبود » أعلن 
أن سياسة الحكومة الجديدة هى تأكيد علاقات المودة بين الدول بصفة 
عامة والدول العربية بصفة خاصة والجمهورية العربية المتحدة بمصفة 
'اخص . 

وأعلنت حكومة الثورة السودائفة أن الخلافات بين السسودان 
.والجمهورية العربية المتحدة هى خلانات مفتعلة . . 

وأعلن الرئبس عبد الناصر فى 7؟ من نوفمير 1184 فى المؤتمر 
'التعاونى الرابع تأييده ومساندته للثورة الوطنية فى السودان .. 

1 واتفق الطرفان على أجراء المباحثات بين وفدى الحكومتين ©» 

وتشكلت لجنتان احداهما لياه النيل » والاخرى للتجارة. والشسئون. 
المالية .. 


وأعلنت نتائج مباحثاتهيميا فى يوم 8 من نوفمبر ١969‏ ووقعت 


الاتفاقية .. وهى تنظيم ثلاثة موضوعات كان أولها اتفاق مياه النيل 
والتعويضات والسلفة المائية . 
وقد تناول هذا الجانب : 

. الحقوق المكتسبة الحاضرة‎ ١ 

؟ ل مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين . 

ل" مشسروعات استغلال المياه الضائعة فى حوض النيل . 

؟ ‏ التعاون الفئى بين الجمهوريتين . 

وقد انتهى الامر فى تعويضات منطقة حلفا التى ستغرقها مياه 
النيل بعد تنفيذ مشروع السد العالى ‏ الى الاتفاق على مبلغ 15 مليون 
جنيه تدفعها مصر على أربعة اقساط فى أول يناير من كل عام ابتداء من 
عام .0155 . 

وبهذا فقد تكاتف الشعبان الشقيقان على هزيمة الاستعمار وسد كل 
الثغرات التى يستطيع أن ينفذ مئها . . ورحل عن هذه المنطقة بدسائسه 
والاعيبه الى غير رجعة . 


الفصل الرابع : 
انتصار سياسة عدم الانحياز 
( السد المعالى يخرج الى حيز الاتفاقيات الدوقية ) 

لقد تبلورت سياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز طريقا الىالسلام 
العالى والتعاون الدولى .. وقد اقترنت هذه السياسة بروادها وهم 
عبد الناصر ونهرو وسوكارتو وتيتو . . ولقد تأكدت مبادىء هذه السياسة 
فى مؤتمرات ياندونج وبريونى وأكرا والقاهرة والدار“ البيضاء وبلجراد » 
وجاءت خلال هذه المؤتمرات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة لهيئة 
الامم المتحدة وشهدت جلساتها التاريخية روح هذه السياسة التى تدعو 
الى تدعيم حقوق الانسان ومبدأ حق تقرير المصير والمساواة والاخاء 
الدوليين ... 

ولقد آتت هذه السياسة ثمراتها الطيبة وأكدت قوتها كل الاحداث 
التى جرت فى منطقة الشرق الاوسط 4 وفى أفريقيا وآسيا »؛ وامريكا 
اللاتيئية وقد ساندتها هذه السياسة فى كل قضاياها التحريرية .. 

ولقد كان انتصارنا فى معركة السميادة والشرف فى بور س.-حيد 
احدى هذه الثيرات الناضجة »© وكانت اتفاقية التعاون الاتتصادى 
والفنى بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفييتى ثمرة أخرى من 
ثمراتها .. : 

ففى يوم الخميس ١١‏ من أكتوبر 115/4 اذاع خروشوف فى الاحتفال' 
الذى أقيم بالكرملين تكريما للمشير عبد الحكيم عامر . أن الاتحاد السوفييتى 
قرر تقنديم 1.٠.‏ مليون روبل أى مايعادل 5 مليون جنيه قرضا للمساهمة 
غى تمويل مشروع السد العالى .. 

وفى 1158/11/51 وقعت الاتفاقية بين البلدين ) وتصدرت 
نصوص الاتفاقية الصفحات الاولى من صحافة العالم ٠‏ 

والقرض يسدد بفائدة لاتتجاوز هر؟/ على ؟١‏ قسطا سئويا تبدا 
بعد عام من اتمام المرحلة الاولى من بناء السد العالى أو فى يناير 1575 . 

م كانت الاتفاقية الاخرى بين البلدين للسد العالى » فى يوم 
1/7 تصدق على أن يقدم الاتحاد السوفييتى للجمهورية العربية 
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المتحدة قرضا قيمته 1.١‏ مليون رويل أى مايعادل 8/ا مليون جنيه لاتمام 
مشروع السد العالى فى وضعه النهائى ولتغطية تكاليف المعدات والآلات 
والمهمات والخبرة الفنية اللازمة لاتمام المشروع .. 

ولم يكن جرد الصدفة أن ياتى فى ديباجة الاتفاقيتين نص صريح 
على انهما ٠(‏ بدافع منالعلاقات الودية بين البلدين » ورغبة فىزيادة وتوطيد 
التعاون الاقتصادى والفنى بينهما على أساس من الحمساواة وعدم التدخل 
فى الشئون الداخلبة » والاحترام المتبادل للكرامة والسيادة القومية فى كل 
من البلدين » ٠‏ 1 

وبهاتين الاتفاقيتين والاتفاقية الاخرى المبرمة بين الجمهورية العربية 
المتحدة والسودان » خرج السد العالى الى حيز التنفيذ الفعلى وجندت 
للعمل به كل السواعد والعقول والامكانيات .. وقال الشعب للغرب 
والاستعمار والصهيونية موتوا بغيظكم .. لقد صممنا على أن ثبنى السد 
العالى .. ولم يستطع أحد أن يمنع أرادتنا ومشيئتنا .٠‏ 

وللتاريخ نورد فيما يلى نصوص هذه الاتفاقيات 


١‏ ب اتفاق 

فى شسأن قيام اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشستراكية يتقديم 
المعونة الاتتصادية للجمهورية العربية المتحدة لبناء المرحلة الاولى للسد 
العالى يأسوان . 

ان حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية بدافع من العلاقات الودية بين البلدين ورغية فى 
زيادة وتوطيد التعاون الاتتصادى والفنى بينهما على اساسن من المساواة 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والاحترام الكامل للكرامة والسيادة 
القومية فى كل من البلدين ونظرا لما لانشاء السد العالى باسوان من عظيم 
الاهمية الاتتصادية القومية لحكومة الجمهورية العربية المتحدة قد اتفقتا 
على ما يأتى : 
مادة .١‏ 

تلبية لرغبة حكومة الجمهورية العربية المتحدة فى تنمية أقتصادها 
القومى فان حكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاثستراكية تبدى 
موافقتها على التعاون مع حكومة الجمهورية العربية المتحدة فى انقسساء 
المرحلة الاولى من السد العالى بأسوان . 
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وتتضمن هذه المرحلة انشاء الجزء الامامى من قطاع السد الرئيسي 
نفسه بارتفاع .5 مترا وبطول .1.6 متر والجزء الخلفى بارتفاع /1؟ مترا 
وطول ٠..‏ م وانشاء أعمال تحويل المياه والبوابات والمعدات والآلات 
اللازمة لهذه الاعمال مع ملاحظة ان هذه الابعاد تقريبية وسيتفق الطرفان 
عليها أثناء عمل مياحث تفاصصيل التصميم أو عندما تدعو الحاجة أثناء 
التنفيذ . 

وتتضمن الأمرحلة الاولى أيضا مشروعات تحويل الحياض ومشروعات 
الرى واصلاح الاراضي وذلك لاستغلال اللمياه الاضافية الناتجة من هذه 
المرحلة وسيحدد مقدار المعونة التى سيقدمها الجائب السوفييتى بالاتفاق 
بين الطرقين اتنفيذ هذه المشروعات بعد اتمام الجمهورية العربية المتحدة 
أعيال المباحث اللازمة لهذه المشروعات . 

ومن المفهوم بين الطرفين أن جميع المصروفات التى يتكبدها الجائب 
السوفيبتى سواء كانت لبناء السد نفسه أو لتنفيذ اعمال الرى وتحويل 
الحياض والتى تتم على حساب القرض ستغطى فى حدود مبلغ القرض 
المقدم وفقا لاحكام المادة ( ه ) من هذا الاتفاق . 
مادة ؟ 

تحقيقا للتعاون المخنصوص عليه فىالمادة الاولى من هذا الاتفاق تقوم 
حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتزاكية بما يلى : 

(1 ) تقوم بوساطة الهيئات السوفيتية باعداد برامج تنفيذ الاعبال 
وكذلك الابحاث والدراسات اللازمة التى يتفق عليها بين الجائبين بقصد 
ادخال اية تعديلات على تفاصيل التصميم قد تظهر ضرورتها وفقا لما يتفئق 
عليه مع الجهات المختصة بالجمهورية العربية المتحدة على أن يتم ذلك 
جميعه فى أقصر وقت ممكن وطبقنا للشروط والاوضاع الهيدروليكية والبيانات 
الاساسية الموضوعة بمعرفة الجمهورية العربية المتحدة على أن تتمشي 
هذه التعديلات مع تصميم السد فى مرحلته النهائية . 

(«ب) تقوم وفقا لا يتفق عليه الطرفان بتوريد البوابات والآلات 
والمعدات ‏ مع مجموعات من قطع الغيار اللازمة لها وكذلك المواد 
اللازمة لانشماء وتشغيل أعمال المرحلة إلاولى وما يتصل بها من مشروعات 
على أتم وجه والتى لا يتيسر وجودها بالجمهورية العربية المتحدة . 

(ج) تقديم المعونة الفئية اللازمة للانشاء ولهذا الغرض ستوفد 
العدد اللازم من الاخصائيين السوفييت وفقا لما يتفق بمليه الطرفان م 


؟9 


مادة ؟ 


تقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بتكوين هيئة خاصة لادارة 
المشروع يعهد أليها بالشئون الادارية والفنية والمالية . 

ويعهد يتنفيذ الاعمال التى تطلبها حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
للمرحلة الاولى من السد العالى الى مقاولين يتم اختيارهم بموافقة الطرفين 
وذلك على اساس استخدام المعدات السوفيتية والاستعانة بالاخصائيين 
والفنيين السوفييت . 

ويتضمن العقد الذى يبرم بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
والمقاولين علاوة على تصبيم ومواصفات الاعمال كل التزامات المتاولين 
وكذلك الخدمات والتسهيلات التى تقدمها حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة . 

وتشرف الهيئة المشار اليها على المقاولين للتأكد من قياءهم بتنفيذ 
الالتزامات المطلوبة منهم وفقا لنصوص العقد على “أن تقوم من جانبها 
.بالتسهبلات والخدمات المنصوص عليها فى العقد . 
مادة ؟ 

تكون الهيئات السوفيتية مسئولة عن الادارة الفنية لانشماء الاعيال 
للمرحلة الاولى من السد العالى بأُسوان وانجاز كل هذه الاعمال على أتم 
وجه وسلامتها وتركيب الآلات والمعدات واعدادها للتشغيل وذلك فى 
'الواعيد التى يتفق عليها الطرفان وبشرط أن تفى الهيئة الخاصة والمقاولون 
المشار البهم فى المادة الثالثة من هذا الاتفاق بالتزاماتهم فى اعمال المباحث 
والانشاء والتركيب طبقا لبرنامج التنفيذ لمثل هذه الاعمال والذى يتفق علبه 
الطرفان ولهذا الفرض توفد الهيئات السوقيتية الى الجمهورية العربية 
المتحدة خبيرا فثبا ذا مؤهلات عالية مع العدد اللازم من المهندسين 
السوفبيت والفنيين والعمال المهرة وفقا لاتفاق الطرفين . 

ويقوم الخبير السوفيتى بمعاونة رئيس الهيئة المشار اليها فى المادة 
٠" (‏ ) ويتم بالاتفاق بينهما تنسيق العمل بين الاخصائيين السوفييت واخصائى 
الجمهورية العربية المتحدة فى الاشراف الفنى على الاعمال المشسار 
اليها . 


حل 


مادة م : 
تقدم حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاثستراكية الى حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة قرضا مقداره اربعمائة مليون روبل ( يعادل 
الروبل 1114؟5ر. جرام من الذهب الخالص ) وذلك لتغطية نفقات ماتقوم 
به الهيئات السوفيتية فيما يختص بوضع برنامج تنفيذ المشروع وأعمال 
البحث والدراسات وتسليم الآلات والمعدات والمواد على أساس الاسعار: 
تسليم الموانى السوقيتية ( فوب ) وايضا نفقات سمفر الاخصائيين السوفيت 
عند سفرهم من الاتحاد السوفيتى الى الجمهورية العربية المتحدةوعودتهم 
منها وذلك وفقا للمادة ؟ من هذا الاتفاق . 
وفى حالة زيادة الثمن الاجمالى للماكينات والمعدات والبوايات والمواد 
السابق ذكرها مقدرا على أساس سعر التسليم بالوانى السوفيتية ( فوب) 
ومصاريف انتقال الاخصائيين السوفيت وكذلك مصاريف الهيئات السوفيتية 
شاملة ما يحتاج اليه من مساعدات فنية مما يدخل تحت هذا الاتفاق ‏ 
عن مبلغ القرض وقدره ..5 مليون روبل فان حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة تؤدى هذه الزبادة الى حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكبة عن طريق تسليم بضائع من الجمهورية العربية المتحدة طبقا 
لاتفاقى التجارة والدفع المعمول بهما بين الجمهورية العربية المتحدةوالاتحاد 
السوفييتى . 
مادة 5 
تؤدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة المبالغ المستخدمة من القترض 
المقدم لها طبقا للمادة ه من هذا الاتفاق على اثنى عشر قسطا سنويا 
متسساويا تبدا بعد عام من تاريخ اتمام اعمال المرحلة الاولى للسد العالى 
بأسوان وملء الخزان بحيث لا يتأخر ذلك عن أول يناير سنة 1556 ٠‏ 
ويعتبر تاريخ استخدام القرض بالنسبة الى الآلات والمعدات والمواد هو 
تاريخ بوليصة الشحن , 
أما بالنسبة الى اداء نفقات أعمال التصميم والابحاث والدراسات 
وكذلك نفتات ايفاد الاخصاثيين السوفيت الى الجمهورية العربية المتحدة 
فيعتبر تاريخ استخدام القرض هو تاريخ الفواتير الخاصة بذلك - 
وسسعر فائدة القرض هو /لا؟/ر سنويا وتسرى الفوائد من تاريخ 
استخدام كل جزء منالقرض على أن تؤدى خلالالاشهر الثلاثة الاولى من 
العام التالى للعام الذى استخدمت فيه . 


ذه 


٠/ مادة‎ 


تؤدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة القرض وفوائده وذلك بأن 
تدفع بالجنيه المصرى ( سعر الجنيه المصرى يساوى 9117هر؟ م نالجرام 
من الذهب الخالص ) المبالع المستحقة فى حساب خاص يفت فى البنك 
المركزى بالجمهوريةالعربية المتحدة لمصلحقينك الدولة لاتحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية . 

ويحسب سعر الروبل بالنسية الى الجئية المصبرى على اساس سعر 
التعادل الذهيى بين العملتين فى يدم الدفع ٠.‏ 

وتستخدم الهيئات السوفيتية جميع المبالغ المدفوعة فى هذا الحساب 
فى شراء سلع من الجمهورية العربية التحدة وفقا لاتفاقى التجارة والدفع 
المعمول بهما بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى . 

كما يجوز تحويل آية مبالغ مدفوعة فى هذا الحساب الى جنيهات 
استرلينية أو الى أية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان . 

واذا تغير سعر التعادل للجنيه المصرى فيعاد من تاريخ حدوث هذا 
التغيير تقويم رصيد حساب بنك الدولة لاتحاد الجمهوريات الس وفيتية 
الاشتراكية لدى البنك المركزى بالجمهورية العربية المتحدة طيقا للتغيير 
الذى يطرأ على ما يحتويه الجنيه المصرى من الذهب . 
مادة / 

يقوم كل من البنك المركزى بالجمهورية العربية المتحدة وبنك الدولة 
لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية يفتح حسابات خاصة لتسجيل 
العءليات المتعلقة باستخدام القرض المنوح وفظا لهذا الاتفاق وادائه 
وكذلك الفوائد المستحقة وفقا له كما يتفقان على الترتيبات المالية والفنية 
اللازمة لتنفيذه . 
مادة 5 : 
تؤدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة الى الجانب السوفيتى جميع 
الثفقات التى تتكبدها الهيئات السوفيتية فيما يتعلق بنفقاتالمسكن والمأكل 
وكذلك مصاريف سفقر الاخصائيين السوفيت ‏ داخل حدود الجمهورية 
العربية المتحدة الموندين لتقديم المعونة الفنية طبقا لهذا الاتفاق وفقا 
للشروط الواردة بالعقود الخاصة ويتم آداء النفقات المشار اليها عن طريق 
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اضافة هذء المبالغ بالجنيه المصرى ألى « حساب المتحصلات »© المفتوح 
لدى البنك المركزى للجمهوزية العربية المتحدة لمصلحة بنك الدولة لاتحاد: 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية وفقا لاتفاق الدفع المعمول به بين حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية . 


مادة 1٠١‏ 
يكون توريد المعدات والآلات والمواد وكذلك القيام باعداد المشروع 
والدراسات واعمال البحث وايفاد الاخصائيين السوفيت الى الجمهورية 
العربية المتحدة وفقا لشروط العقود التى تبرم بين الهيئات الخاصة 
بالجمهورية العربية المتحدة والهيئات السوفيتية الختصة ووفقا لما ورد 

بالبند الثالث من هذا الاتفاق . 

وتحدد العقود بصفة خاصة المقادير والتواريخ والاثمان والضمانات 
الخاصة بنوع المعدات والآلات ومطابقتها للطاقات المحددة ومسئولية كل 
من الجانبين فى الظروف الخارجة عن ارادة أى منهما ومخالفة أحكام براءات 
الاختراع وكذلك احكام وشروط تنفيذ التزامات الجائب السوفييتى وفقا 
لهذا الاتفاق . 

وتحدد أسعار المعدات والآلات والمواد التى تسلم الى الجمهورية 
العربية المتحدة من اتحاد الجمهوريات السونيتية الاشتراكية وفقا لهذا 
الاقفاق على ساس الاتبعار هن الأسواق المالية ‏ 


١١ مادة‎ 


: مع عدم الاخلال بأحكام المادة الخامسة الخاصة باستخدام القرض 
لتغطية أثمان الآلات والمعدات والمواد تسليم الموانى السوفيتية على أساس 
السعر ( فوب ) » ويتم توريد الآلات والمعدات والمواد التى يقدمها اتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية مؤمنا عليها فى موانى الجمهورية 
العربية التحدة ( سيف ) . 
وتؤدى مصاريف الشحن والتأمين عقى حدة على أساس اللسعر 
الفعلى وذلك وفقا لاتفاقى التجارة والدفع المعيول بهما بين الجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد السؤفييتى . 


ويكون النقل البحرى للمهمات والآلات والمواد السابق ذكرها بعاليه 
وفقا لاتناقية النقل بالراكب المبرمة بين البلدين بتاريخ 1158/1/18 . 
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مادة 11 

فى حالة حدوث أى نزاع أو خلاف بين سلطات الجمهورية العربية 
المتحدة والهيئات السوفيتية حول أى موضوع يتصل بهذا الاتفاق أو بتنفيذه 
يتشاور فى شأنه ممثلو حكومتى الجمهورية العربية المتحدة واتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية للوصول الى اتفاق بثشسأن النزاع أو 
الخلاف المشار اليه . 

يسرى هذا الاتفاق بعد التصديق عليه على أن يتم ذلك فى أقصر 
وقت ممكن ويصبح الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق 
عليه فى موسكو . 

حرر هذا الاتفاق بمدينة القاهرة فى سنة /140 من نسختين أحداهما 
باللغة العربية والاخرى باللغة الروسية ولكل منهما نفس القوة القانوئية . 

الجمهورية العربية المتحدة اتحاد الجمهوريات السوفيتية 

الاشتراكية 


اتفاق 


فى شآنقيام اتحاد الجمهوريات السوفيتيةالاشتراكية بتقديم المعونة 
الاقتصادية والفنية للجمهورية العربية المتحدة لاتمام انشاء مشروع السد 
العالى بأسوان فى وضعه المنهائى ٠‏ 

ان حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة اتحاد الجمهوريات 
السوفييتية الاشتراكية » بدافع من الرغنة فى استمرار العلاقات الودية 

وتوليد التعاون الاتتصادى والفنى بينهما على أساس من المساواة 
وعدم التدخل فى :الشئون الداخلية والاحترام الكامل للكرامة الوطنية 
والسيادة فى كل من البلدين ٠‏ 

ونظرا لما لانشاء السد العالى بأسوان من عظيم الاهمية الاقتصادية 
القومية لحكومة الجمهورية العربية المتحدة . 

وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه بالخطابات المتبادلة فى 1١5‏ © 17 يناير 
سنة .116 بين رئيس الجمهورية العربية المتحدة ورئيس حكومة اتحاد 
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الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية فى شأن مساهمة الاتحاد السوفييتقى , 
ى اتمام أنشاء مشروع السد العالي بأسوان » قد اتفقئا على ما يأتى :ل ' 
مادة ١‏ 

تبدى حكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية ب يدافع 
من الغرض فى مساعدة التطور الاتتصادى للجمهورية العربية المتحدة 
وتلبية لرغية حكومة الجمهورية العربية المتحدة ‏ موافقتها على التعاون 
مع حكومة الجمهورية العربية التحدة فى اتمام انشاء المرحلة النهائية من 
مشروع السد العالى بأسوان » وتتضمن هذه المرحلة الاعمال الآتية  :‏ 

(1) اتمام انشاء السد لقطاعه النهائى بارتفاع كلى مقداره ١١١‏ مترأ 
من قناع النهر . 

«ب) انثساء محطة القوى الكهربية المائية فى مجرى قناة التحويل 
بالبر الشرقى للنهر بقدرة ار؟ بليون كيلووات . 

(ح) انشاء مفيض يسمح بتمرير تصرف مقداره ١٠١٠‏ مليون متر ملعب 
فى اليوم بحيث لا يتجاوز منسوب التخزين 1815 مترا . 

(د) انشاء خطين لنقل الطاقة الكهربية من محطة توليد الكهربا 
بالسد العالى الى التاهرة بجهد مقداره ..؟ / ..0 كيلو فولت وبطول 
كيلو متر لكل منهما بما فى ذلك ثلاث أو اربع محطات محولات وانثماء 
خطوط لنقل الطاقة ذات جهد ؟ 5١١/١1١‏ كيلو فولت وبطول حوالى ٠٠٠١‏ 
كيلو متر دما فى ذلك من ٠‏ الى ؟١‏ محطة محولات . 

(ه) مشروعات الرى والاصلاح فى الاراضي المرتبة على مياه السد 
العالى والتى تبلغ مساحتها ؟ مليون فدان شاملة الاراضي المرتبة على 
المرحلة الاولى لاسد العالى . 

مع ملاحظة أن هذه البيانات مبدئية وسيتفق عليها الطرفان اثناء 
اجراء مباحث تفاصيل التصميم أو عندما تدعو الحاجة آثناء التنفيذ , 


مادة ؟ 

تحتيقا للتعاون المنصوص عليه فىالمادة الاولى منهذا الاتفاق تقوم 
حكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشستراكية بما يلى : - 

» تقوم بوساطة الهيئات السوفييتية ياعداد التصميم الكامل‎ )١( 
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يرسومات التقسغيل والمواصفات وقائمة الكميات »؛ وذلك طبقا للاوضاع 
الهيدروليكية والبيانات الموضوعة بمعرفة الجمه ورية العربية المتحدة 
وعند الاقتضاء القيام بالابحاث والدراسات اللازمة فضلا على وضع خطط 
تنفيذ أعمال اتمام السد العالى فى قطاعه النهائى طيقا للمتفق عليه . 

ويجب اتمام جميع هذه الاعمال السابقة فى أقصر وقت .مكن بحيث 
يتسنى اتمام انشاء السد الى منسوب 1505 مترأ فى عام 1151 واتمايه 
فى قطاعه النهائى فى عام 1554 . 

(ب) تصميم » وصناعة » وتوريد » واقامة جميع البوابات بالللحقات 
الميكانيكية والكهربية اللازية لتشغيلها » مع تقديم ما تحتاج اليه من قطع 
الغيار اللازمة . 

(ح) تصميم وصناعة وتوريد واقامة واختيار وتشغيل جميع معدات 
المحطة الكهربائية المائية والبوابات اللازمة لها بحيث يتحقق اتمام وتركيب 
وحدات المحطة والبوابات واعدادها جاهزة للتشغيل طبقا للبرنامج 
الآتى ٠:‏ 

أولا ‏ الثلاث وحدات الاولى فى عام /[15 

ثانيا ‏ الثلاث وحدات الثانية فى عام 154 

ثالثا ‏ الثلاث وحدات الثالثة فى عام 1514 

رايعا ‏ الثلاث وحدات الرابعة فى عام .191 


وكذلكتصميم وصناعة وتوريد وتركيبواختبار جميع المعدات اللازمة 
لخطى نقل الكهرباء بجهد ..5../4 كيلو فولت وبطول 1.٠.‏ كيلو متر, 
لكل منهما من آأسوان الى القاهرة ( باستتثناء انشاء وتركيب الابراج 
الحاملة للخطوط ) بما فى ذلك ثلاث أو أريع محطات محولات مزودة 
بأجهزة التعويض اللازمة لتنظيم الجهد وكذلك خطوط تقل الكهرياء ذات 
الجهد ١1‏ / .١؟‏ كيلو فولت والبالغ طولها 1.٠.‏ كيلو متر تقريبا يما 
فى ذلك من ١.‏ الى ؟١‏ محطةيحولات شاملة لاجهزة المواصلات والوتاية 
ومراكز توزيع الاحمال التى تعمل بنظام الموجات الحاملة » كل ذلك طبقا 
لما يتفقعليه الطرفان وبحيث يتحققتشغيل خط واحد ذو جهد ..0/6.* 
كيلو فولت والخطوط ذات الجهد؟7١/‏ ١؟؟كيلو‏ فولت البالغ طولها 51٠٠.٠.‏ 
كيلو متر تقريبا خلال عام 115177 . اما الخط الثانى ذو الجهد ..0../2 
كيلو فولت فيتم تشغيله خلال عام 1554 ٠‏ 

وكذلك توريد مجموعات' كافية منقطع الغيار لجميعالمعدات المذكورة 
بعاليه . 
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' '(د) توريد وتزكيب آلات الانشاء الاضافية اللازمة لاتمام مشروع, 
السد العالى فى مرحلته النهائية بالاضافة الى المواد اللازمة لاتهيام 
مشروع السد العالى والتى لا تتوافر فى الجمهورية العربية المتحدة » 
وذلك على حسب المواعيد التى يتفق عليها . 

(ه) تقديم المعونة الفنية اللازمة للانشاء » ولهذا الغرض ستوفد 
العدد اللازم من الاخصائيين السوفييت وفقا لما يتفئق عليه الطرفان . 

(و) تقديم المعونة الفنية اللازمة لتدريب الفنيين العرب فى الاتحاد 
السوفييتى أو فى الجمهورية العربية المتحدة لأعمال تتعلق بمشروع السد 
العالى وذلك اذا ما رغبيت حكومة الجمهورية العربية المتحدة . 

(ز) قيام الهيئات السوفييتية بالاعمال التى تتطلب خبرة خاصة 
والتى تتحدد طبيعتها وأسسس القيام بها فى الخطابات المتبادلة بين 
الطرفين عند توقيع هذه الاتفاقية , 

(ح) اجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة السد وكذلك 
الاختبارات النهائية على البوابات ومحطة القوى الكهربية المائية عندما 
يصل منسوب التخزين الى درجته القصوى وهو 181 مترا . ومن المفهوم 
أن هذا الوضع سوف لا يتأخر تحقيقه عن عام 151/8 . 

(ط) توريد وتركيب وتش غيل المهمات الميكانيكية والكهربية اللازمة 
مشروعات الرى واصلاح الاراضي المنوه عنها فى المادة الاولى من هذه 
الاتناقية . 0 
ومن المفهوم أن التواريخ المذكورة بعاليه قد بنيث على أساسس قيام 
الجائب العربى بتقديم البيانات اللازمة وتحقيق قيامه بالالتزامات 
المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين . 


مادة 1 


تقدم حكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية الى حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة قرضا فى حدود تسعمائة مليون روبل ( تعادل 
الرويل 1١11758‏ ؟ر. جرام من الذهب الخالص ) وذلك لتغطية نفقات 
الهيئات السوفييتيةفيما يختصيتصميم المشروع واعمالالبحث والدراسات 
وتوريد وتركيب البوابات ووحدات التوليد الكهربية المائية والمعدات 
والموادوفقا.للمادة الثانية من هذا الاتفاق على اساس سعر التسليم 
للموانى السوفييتية ( فوب ) ومصاريف انتقال الاخصائيين السوفييثه 
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الموفدين لتقديم المعونة الفنية طبقا لهذا الاتفاق من والى الجمهورية 
العربية المتحدة . 

وفى حالة زيادة التكاليف الاجمالية لما ورد فى البنود السابقة عن 
مبلغ القرض المحدد فى هذه المادة ب ..1 مليون روبل »6 فان حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة تؤدىهذه الزيادة الىحكومةاتحاد الجمهوريات 
السوفييتية الاشتراكية عن طريق تسليم بضائع من الجمهورية العربية 
المتحدة طبقا لاتفاقى التجارة والدفع المعمول بهما بين الجمهورية العربية 
المتحدة وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية . 
مادة 6 

تؤدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة المبالغ المستخدمة من 
القرض المقدم لها طبقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق على اثنى عشر 
قسطا سنويا متساويا » تبدأ بعد عام من تاريخ اتمام السد العالى فى 
وضعه النهائى واتمام محطة القوى جاهزة لتوليد مالا يقل عن .ر! مليون 
كيلوات على الا يتأخر ذلك عن أول يناير سنة .117 أما الجزء من القرض 
الذى سيستخدم ابتداء من أول يناير عام 1155 فى اتمام الاجزاء المتبقية 
من المشروع فيؤدى بشروط الدفع نفسها بعد عام من تاريخ اتمام هذه 
.الأعمال كافة بحيث لا يتأخر ذلك عن أول يناير عام 1939/1 ٠‏ 

وسعر فائدة القرض هو در؟ / سنويا وتسرى الفوائد من تاريخ 
استخدام كل جزء من القرض على أن تؤدى خلال الاشهر الثلاثة الاولى 
من العام التالى للعام الذى استحقت فيه . ويعتبر تاريخ استخدام 
القرض بالنسبة الى الآلاث والمعدات والمواد تاريخ بوليصة الشحن أما 
بالنسبة الى أداء نفقات أعمال التصميم والبحوث والدراسات وكذلك 
نفقات ايفاد الاخصائيين السوفيبت الى الجمهورية العربية المتحدة فيعتبر 
تاريخ استخدام القرض هو تاريخ الفواتير الخاصة بذلك . 
.مادة هم 

غيما عدا ما هو وارد فى مواد هذا الاتفاق تسرى أحكام ‏ © 6 »> 
17م 4 4١١64٠١645‏ » منأتفاق قيام اتحاد الجمهوريات السونييتية 
الاستراكة بتقديم المعونة الاقتصادية والفنية للجمهورية العربنة' المتحدة 
فىئبناء المرحلة الاولى للسد العالى بأسوان والموقعفى!1؟من ديسمبر سنة 
5 كما تسرى الاحكام والشروط الواردة بالخطابات المتبادلة بين 
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الطرفين فى تاريخ توقيع الاتفاق المذكور نشسه » وتعتبر جزءا لا يتجزآ 
عن هذا الاتفاق . 


مادة 5 


يصدق على هذا الاتفاق فى أقصر وقت ممكن ويصبح نافذ المفعول 
من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه فى القاهرة . 

حرر هذا الاتفاق بمدينة موسكو فى يوم/ا امن أغسطس سنة. 1953 
من نسختين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الروسية ولكل منهما 
القوة القانونية نفسها . 


عن حكومة عن حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة اتحاد الجمهوريات السوفييتية 
موسي عرفه الاشتراكية 


ى.ف. أرخيبوف 


رح اتفاقية مياه الثيل لسنة 1905 وملحقاتها 


نظرا لآن نهر النيل فى حاجة الى مشروعات لضبطه ضبطا كاملا 
لزيادة ايراده للانتفاع التام بمياهه لصالح جمهورية السودان والجمهورية 
العربية المتحدة على غير النظم الفنية المعمول بها الآن . 
ونظرا لان هذه الاعمال تحتاج فى انشائها وادارتها الى اتفاق 
وتعاون كامل بين الجمهوريتين لتنظيم الافادة منها واستخدام مياه النهرن 
بها يضمن مطالبهما الحاضرة والمستقبلة . 


ونظرا الى ان اتفاقية مياه النيل المعقودة فى سنة 1115 قد نظمت 
بعض الاستفادة بمياه النيل . ولم يشمل مداها ضبطا كاملا مياه النهر 
فقد اتفئقتت الجمهوريتان على ما يأتى : سم 


ولا : الحقوق المكتسبة الحاضرة : 

١‏ يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة منمياه نهر النيل 
حتى توقيع هذا الاتفاق هو الحق المكتسب لها قبل الحصول على الفوائد 
القى ستحققها مشروعات ضنبط النهر وزيادة ايراده المثوه عنها فى هذا 
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الاتفاق ومقدار هذا الحق 8 مليارا من الامتار المكعبة مقدرة عند أسوان 
نكوي . 

؟ ‏ يكون ماتستخدمه جمهورية السودان فى الوقت الحاشر هو 
حتتها المكتسب قبل الحصول على فائدة المشروعات المشار اليها > 
ومقدار هذا الحق أربعة مليارات من الامتار المكعبة مقدرة عند أسوان . 


ثانيا : مشرواعات ضبط الته| وتوزيع فوائدها بين اكجمهوريتين 
١‏ ل لضيط مياه النهر والتحكم فى متع انسياب مياهه الى البحر 
توافق الجمهوريتان على أن تنشيء الجمهورية العربية المتحدة خزانالسد 


العالى عند أسوان كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين الستمهر 
على الثيل م 


؟ ل ولتمكين السودان من استغلال نصيبه توافق الجمهوريتان على 
أن تنشيء جمهورية السودان خزان الروصيرص على النيل الازرق وأى 
أعمال أخرى تراها جمهورية السودان لازمة لاستغلال نصيبها 


س يحسب صافى الفائدة من السد العالى على أساس متوسط 
ايراد النهر الطبيعى عند اسوان فى سنوات القرن الحالى المقدر بنحو 
5 مليارا سنويا من الامتار المكعبة » ويستبعد من هذه الكمية الحتوق 
الكتسبة للجمهوريتين وهى المثسار اليها فى البند.( أولا ) مقدرة عند اسوان 
كما يستبعد منها متوسط فاقد التخزين المستمر فى السد العالى فينتج 
من ذلك صافى الفائدة التى توزع بين الجمهوريتين : 


؟ ‏ يوزع صافى فائدة السد العالى المنوه عنه فى البند السابق 
بين الجمهوريتين بنسبة هر؟١‏ للسودان الى درلا للجمهورية العربية 
المتحدة فى ظل متوسط الايراد فى المستقبل فى حدود متوسط الايراد 
المثوه عنه فى البند السابق . وهذا يعثى ان متوسط الايراد اذا ظل؛ 
مساويا لمتوسط السنوات الماضية من القرن الحاضر المقدر ب 86 مليارا 
واذا ظلت فواقد التخزين المستمر على تقديرها الحالى يعشرة مليارات » 
مان صافى فائدة السد العالى يصبح فى هذه الحالة ؟؟ مليارا ويكون 
تصيب جمهورية السودان منها هدر4؟١‏ مليار ونصيب الجمهورية العربية 
المتحدة هرم مليار . وبضم هذين النصيبين الى حقهما المكتسب فان 
تصيبهينا من ضفى "ايراد الثزل بعج. تقتقيل السة. الملل االكايل: يضيح 
درم! مليار لجمهورية السودان و درهه مليار للجمهورية العربية المتحدة. 
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نماذا زاد المتوسط فان الزيادة فى صافى الفائدة الناتجة عن زيادة 
الايراد تقسم مناصفة بين الجمهوريتين . 

ه ‏ لما كان صافى فائدة السد العالى المنوه عنه فى الفقرة (9)» 
يستخرج من متوسط ايراد النهر الطبيعى عند أسوان فى سسئوات القرن. 
الحالى مستبعدا من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للبلدين وفواقد التخزين 
المستمر فى السد العالى فانه من المسلم به أن هذه الكمية ستكون محل. 
مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها من بدء تثسغيل خزان السد 
العالى الكايل . 


* - توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة 
جمهورية السودان مبلغ خمسة عشر مليونا من الجنيهات المصرية تعويضا 
شاملا عن الاضرار التى تلحق بالمتلكات السودائية الحاضرة نتيجة التخزين 
فى السد العالى لمنسوب 185 ( مساحة ) ويجرى دفع هذا التعويض, 
بالطريقة التى اتفق عليها الطرفان واللحقة بهذا الاتفاق . 

/ا- تتعهد حكومة جمهورية السودان بأن تتخذ اجراءات ترحيل 
سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين ستفمر أراأضيهم 
بمياه التخزين بحيث يتم نزوحهم عنها نهائيا قبل يوليو سنة 1951 ٠‏ 

8 - من المسلم به أن تشغيل السد العالى الكامل للتخزين المستمر 
سوف ينتج عئه استغناء الجمهورية العربية المتحدة عن التخزين فى جبل 
الاولياء ٠‏ 

ويبحث الطرفان المتعاقدان, ما يتصل بهذا الاستغناء فى الوقت 
المناسب ., 
ثالثا : مشروعات استغلال اللمياه الضائعة فى حوض النيل 

نظرا لان كميات من مياه حوض النيل تضيع الآن فى مستنقعات 
بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط فمن المحتم العمل 
على عدم ضياعها زيادة لايراد الئهر لصالح التوسع الزراعى فى البلدين 
فان الجمهوريتين توافقان على ما يأتى : 

١‏ تتولى جمهورية السودان ‏ بالاتفاق مع الجمهورية العربية 
المتحدة ‏ انشاء مشروعات زيادة ايراد الئيل بمنع الضائع من مياه 
حوض النيل فى مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه 
ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الابيض ويكون صائى فائدة هذه 
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المشروعات من نصيب الجمهوريتين بحيث توزع بيئهما مناصفة ويسهم 
كل منهما فى جملة التكاليف بهذه النسبة أيضا . وتتولى جمهورية السودان 
الانفاق على المشروعات المنوه عنها من مالها وتدفع الجمهورية العربية 
المتحدة نصيبها فى التكاليف بنفس نسبة النصف المقررة لها فى فائدة 
هذه المشروعات . 0 1 

؟ ل اذا دعت حاجة الجمهورية العربية المتحدة يناء على تقدم 
يرامج التوسع الزراعى الموضوعة » الى البدء فى احد مشروعات زيادة 
ايراد النيل المنوه عنها فى الفقرة السابقة بعد اقرار من الحكومتين ‏ 
غى وقت لاتكون حاجة جمهورية السودان قد دعت الى ذلك فان 
الجمهورية العربية المتحدة تخطر جمهورية السودان بالميعاد الذى يئاسيها 
للبدء فى المشروع وفى خلال سنتين من تاريخ هذا الاخطار تتقدم كل من 
الجمهوريتين ببرنامج للانتفاع بنصيبه فى المياه التى يديرها المشروع فى 
التواريخ. التى يحددها لهذا الانتفاع ويكون هذا البرنامج ملزما للطرفين . 
وعند انتهاء السئتين فان الجمهورية العربية المتحدة تبدأ فى التنفيذ 
بتكاليف من عندها . 

وعندما تتهبأ جمهورية السودان لاستغلال نصيبها طبقا للبرنامج 
المتفق عليه فائها تدفع للجمهورية العربية المتحدة نسبة من جملة التكاليف 
تتفق مع النسبة التى حصلت عليها من صافى فائدة المشروع على الا 
تتجاوز حصة أى من الجمهوريتين نصف الفائدة الكاملة للمشروع , 


رابعا : التعاون الفنى بين الجمهوريتين ٠‏ : 

١‏ لتحقيق التحاون الفئى بين حكومتى الجمهوريتين .. وللسير 
غى البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة ايراده 
وكذلك لاستمرار الارصاد الماثية على النهر فى أحباسه العليا توافق 
الجمهوريتان على أن تنش هيئة فنية دائية من جمهورية السودان ومن 
الجمهورية العربية المتحدة » بعدد متساو من كل منهما يجرى تكوينها عقب 
توقيع هذا الاتفاق ويكون اختصاصها : 

(! ) رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التى تهدف الى زيادة 
ايراد الثيل والاشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات فى 
صورة كاملة تتقدم بها الى حكومتى الجمهوريتين لاقرارها .٠‏ 

رب) الاشراف على تنفيذ المشروعات التى تقرها الحكومتان ٠‏ 

(ح) تضع الهيئة نظم تشغيل الاعمال التى تقام على النيل داخل 
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حدود السودان كما تضع نظم التشسغيل للاعمال التى تقام خارج حدود 
السودان بالاتناق مع المختصين فى البلاد التى تقام فيها هذه المشروعات. 

(د) تراقب الهيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل المشار اليها فى 
الفترة (ج) بواسطة المهندسين الذين يئاط يهم هذا العمل » من موظفى 
الجمهو يتين فيما يتعلق بالاعيال المقامة داخل حدود السودان وكذلك 
خزان السد العالى وسد اسوان وطبقا لما يبرم من اتفاقات مع البلاد 
الاخرى عن مشروعات أعالى اليل المقامة داخل حدودها ٠‏ 


زه) لما كان من المحتمل أن تتوالى السنوات الشسحيحة الايراد 
ويتوالى انخفاض متناسيب التخزين بالسد العالى لدرجات قد لاتساعد 
على تيكين سحب احتياجات البلدين كاملة فى أية سنة من السنين فانه 
يكون من عمل الهيئة أن تضع نظاما لما ينبغى أن تتبعه الجمهوريتان لمواجهة 
مثل هذه الحالة فى السنوات الشحيحة بما لايوقع ضررا على أى منهما 
وتتقدم بتوصياتها فى هذا الشأن لتقرها الحكومتان ٠‏ 


؟ ‏ لتمكين اللجنة من ممارسة اختصاصها المبين فى البند السابق» 
ولاستمرار رصد مناسيب النيل وتصرفاته فى كامل أحباسه العليا ينهض 
بهذا العمل تحت الاشراف الفنى للهيئة مهندسو جمهورية السودان 
والجمهورية العربية المتحدة ويوغندا . 


0 "م تصدر الحكومتان قرارا مشتركا بتكوين الهيئة الفنية المشتركة 
وتدبير الميزانية اللازمة لها من اعتمادات البلدين وللهيئة أن تجتمع فى 
القاهرة أو الخرطوم حسب ظروف العمل . وعليها أن تضع لائخنة داخلية 
تقرها الحكومتان لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها الفنية والادارية والمالية . 


خامسا أحكام عامة : 


١‏ عندما تدعو الحاجة الى اجراء أى بحث فى شئون مياه النيل 
مع أى بلد من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين فان 
حكومتى جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة تتفقان على رأى 
موحد بشأنه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية المشار اليها » ويكون هذا 
الراى هو الذى تجرى الهيئة الاتصال بشأنه مع البلاد المشار اليها . 


واذا أسفر البحث عن الاتفاق على تنفيذ اعمال على النهر خارج 
حدود الجمهوريتين فانه يكون من عمل الهيئة الفنية المشتركة أن تضع - 
بالاتصال باللختصين فى حكومات البلاد ذات الشان ‏ كل التفاصيل الفنية 
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الخاصة بالتنفيذ ونظم التقمغيل وما يلزم لصيانة هذه الاعمال . وبعد 
اترار هذه التفاصيل واعتمادها من الحكومات الملختصة يكون من عيل 
هذه الهيئة الاشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه الاتفاقات الفئية . 

؟ ‏ نظرا الى أن البلاد التى تقع على النيل غير الجمهوريتين 
المتعاقدتين تطالب بنصيب من مياه النيل » فقد اتفقت الجمهوريتان على أن 
تبحثا معا مطالب هذه البلاد وتتفقا على راى موحد بشأنها واذا أسفر 
البحث عن امكان قبول أية كمية منايراد النهر تخصص لبلد منهما قان هذا 
القدر » محسوبا عند أسوان » يخصم مناصفة بينهما وتنظم الويئة الفنية 
اللشتركة المنوه عنها فى هذا الاتفاق مع المختصين فى البلاد الاخرى مراقبة 
عدم تجاوز هذه اليلاد للكميات المتفق عليها . 


سادسا فترة الانتقال قبل الانتفاع من السد العاتى الكامل : 

نظرا لأن انتفاع الجمهوريتين بنصيبهما المحدد لهما فى صانفى فائدة 
السد العالى لن يبدا قبل بناء السد العالى الكامل والاستفادة منه فان 
الطرفين يتفقان على نظام توسعهما الزراعى فى فترة الانتقال من الآن 
الى قيام السد العالى الكامل بيا لا يؤثر على مطالبهما المائية الحاضرة .٠‏ 

سابعا : يسرىهذا الاتفاق بعد التصديق عليه منالطرفين المتعاقدين 
على ان يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر بتاريخ التصديق بالطريق 
الدبلوماسي ب 

ثامنا : يعتبر الملحق رقم ١‏ والملحق رقم ؟ المرفقان بهذ الاتفاق 
جزءا لا يتجزأ منه . 

حرر بالقاهرة من نس ختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ /! من 
جمادى الاولى سنة 18/4 الموافق 8 من نوفمبر سنة 1185 ٠‏ 


ملحق رقم ١‏ 

نص خاص بالسلفة الماثية التى تطلبها الجمهورية العربية المتحدة : 
توائق جمهورية السودان على مبدا منح الجمهورية العربية المتحدة 
سلفة مائية من نصيب السودان من مياه السد العالى يمكن أن تواجه بها 
ضرورة المضفي فى برامجها المقررة للتوسع الزراعى ٠‏ 

ويكون طلب الجمهورية العربية المتحدة لهذه السلفة بعد أن تراجع 
برامجها خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع هذا الاتفاق فاذا أسفرت 
مراجعة الجمهورية العربية عن استمرار احتياجها الى السلفة فان 
جمهورية السودان تمنحها سلفة لا تزيد عن مليار ونصف من نصييها 
بحيث ينتهى استخدام هذه السلفة فى نوفيير سنة /ا181 . 


ملحق رقم ١‏ 

وقد تبادل كل من رئيسي الوفدين نص الملحق التالى الخاص 
بالتعويضات عن الاراضي التى سيغرقها السد العالى فى وادى حلفا . 

بالاشارة الى المادة « ثانيا » فقرة « 6 » من الاتفاق الموقع بتاريخ 
اليوم بشأن الانتفاع الكامل بمياه النيل سيتم دفع تعويضات قدرها ١9‏ 
مليون جنيه مصرى بالاسترلينى أو بعملة ثالثة يتفق عليها الطرفان 
محتسبة على اساس سعر ثابت قدره 41107 .ر؟ دولارا أمريكيا للجنيه 
المصرى الواحد وبناء على ما قم التفاهم عليه ستقوم حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة يدفع هذا المبلغ مقسطا على الوجه الآتى : 


لا ملايين جنيه مصرى فى أول يناير سنة 115٠‏ 
؟ ملايين جئيه مصرى فى أول يناير سنة 1١551‏ 
؟ ملابين جنيه مصرى فى أول يناير سنة 1955 


؟ ملايين جنيه مصرى فى أول يناير سنة ١91519‏ 
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أهم البيانات الفنية عن المشروع 


ااأسد : 
حدود السد عند القمة ما بقن 
طول الجزء من السد بمجرى النهر مترأ 
طول جناح السد الايمن 6" مترا 
طول جناح السد الايْسر هه مترا 
أقصي ارتفاع فوق قاع النهر ١١١‏ مترا 
عرض الطريق عند القمة مترا 
عرض القاعدة 6 مترا 
مكعب المواد المستعملة فى انشاء السد /ار؟؟ من مليون المتر 
منسوب قاع النهر م متراأ 
يسوي قنة اميق 5 مترا 


الخزان وبيانات هيدرولوجية عن النيل : 


أقصي تصرف أمكنتسجيله للنهر عند أسوان .0" مترمكعب فى الثانية 
لقل تصرف آمكن تسجيله للنهر عند أسوان 110 مترا مكعبا فى الثانية 


اعلى منسوب لياه الخزين 81 متر مكعب فى الثانية 
سعة الخزان . 7.٠.‏ | مليون مثر مكعب. 
سعة التخزين الميت المخصصة لتراكم الطمى ....؟ مليون متر مكمب 
سعة التخزين الحئ مليون متر مكعبه 
سعة التخزين المخصصة للوقاية من الفيضانات ...71 مليون متر مكعب 
طول بحيرة التخزين وماق كيلو متر 

مقتوسلط عرشن النهرة 1 كيلو مترات 
سطع البحرة ...هه كيلو متر مربع 


كمية المياه الممكن الحصول عليها سنويا من الخزان ...45 مليون متر مكعب 
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متوسط الفائد 


من الخزان بالتبخر والتسرب 


..٠٠امليون‏ مثر مكعبه 


احتياجات الرى الحالية للجمهورية العربية المتحدة » 


وأسوان 
صافى الفائدة السنوية 


مجرى التحويل : 
طول الجزء الأمامى من القناة 


مليون متر مكعب 
.66 مليون متر مكعب 


طول الجزء الاوسط الخاص بأنفاق التصرف »> 


والمحطة الكهربية 
طول الجزء الخلفى من القناة 
الطول الكلى لمجرى التحويل 
مجموع مكعبات الحفر بالقناة 
أقل عرض لقاع القناة 
أقصمي تصرف تصميمى لليجرى 
عدد أنفاق التصرف 
القطر الداخلى لكل نفق 
مجموع أطوال انفاق التصرف 
مجموع مكعب حفر الانفاق 


مجموع وزن البوابات والاجزاء الحديدية » 4 
داخل الانفاق 


التربينات : 


طراز التربينات 

عددها 

قوة كل تربينة على الضاغط التصميمى 
تصرف التربينة على الضاغط التصميمى 
معدل السرعة 

ضاغط المياه 

وزن التربينة 


١4 


١6‏ مترا 
ولا مترا 
1 مترا 
ل مترا 
٠..ر..ءرآمثر‏ مكعب 
5 مترا 
٠٠‏ متر مكعب فى الثانية 
1 
16 مترا 
٠60٠‏ مترآأ 
0.0٠6 +‏ متر مكعب 
ون هلق 
فر انسيس 
1 


كيلوات 
1 مترا مكعبا فى الثانية 
٠‏ لفة فى الدقيقة 
/ا/ا ه"” مترا 
6 طنا 


المولدات : 


قوة كل مولد 0 كيلووات 
الضاغط الكهربائى للتيار .هلارة ١‏ كيلو فولت 
معدل السرعة 1 لفة فى الدقيقة 
وزن المولد 4 طن 

بما فى ذلك وزن الجزء المتحرك 1 طن 

مجموع قوة المولدات باللحطة ٠.ءرءءآار؟‏ كيلووات 
الطاقة الكهربية الممكن الحصول عليها » 

سِئويا ٠...‏ مليون كيلووات ساعة 


مجموع وزن المعدات الكهربية باللحطة 66٠.٠٠.‏ طن 


خطوط نقل الكهربا : 

الضاغط فى خطوط نقل الكهريا الرئيسية » 

من أسوان الى القاهرة ..ه كيلو فولت 
عدد خطوط الكهريا الرئيسية 1 

طولها ؟ * .18 كيلو متر 
عدد محطات المحولات ..0 كيلو فولت 7 

الضاغط فى خطوط نقل الكهريا الفرعية 2/1 كيلو فولت 
طولها ٠٠‏ كيلو متر 
عدد محطات المحولات .؟؟ »© 

كيلو فولت 1 محطة 
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مراجع الكتاب 


أولا ‏ بحوث وتقارير : 


1 ساتقرير الجئة الشبراء العالبين. للسد المالى ديسمبر 11866 
؟ ‏ مشروع السد العالى . سبتمير /198 
“ا المرحلة الاولى للسد العالى ١‏ من اكتوبر 118648 
؟ ‏ اقتصاديات مشروعى خزان أسوان والسد 

العابي +« 00 ٠١‏ من ديسمبر 1164 
ه ‏ المشروعات المترتبة على تنفيذ المرحلة الاولى من 

السد العالى فبراير 1561 
مشروع السد العالى اهم حلقة فى سلسلة ضبط 

النهر يوليو 1569 
ب مشروع السد العالى هندسته واقتصادياته الدكتور حسن زكى 
ب[ السد اللعالى ٠‏ 5 من ديسمير 11861 


1 - مشروع السد العالى 
٠‏ بلاد النوبة وعلاقتها بمشروع السد العالى . 
١‏ وزارة الاثسفال فى ركب الثورة ومشروعات 

الخطة الخمسية . يوليو اكول 
؟| ‏ مذكرة بضرورة المبادرة بتنفيذ مشروع السد العالى 
ثانيا ‏ كتنب ٠‏ 
وت أتضواء على العسد العالئ) + محمود الشرقاوى 

' العدد م من كتب سياسية 


١ 


؟ ‏ قصة السسد العالى طاهر أبو فاثشسا 

السد العالى فى ضوء العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة 
والسودان ‏ طاهر أبو فاشا 

كات اله العالن ١‏ من يناير .1951195 4 1551 

ه ‏ السد العالى مجد الحاضر وأمل المستقبل 


5 ل المؤتهر الهندسي العريى السابع ببيروت 


مشروع انقاذ آثار النوبة ١‏ وزارة الثقافة) 
م - مشكلة السكان فى مصر دكتور صلاح نايئق 
1 النيل الخالد دور يخند تحوود اليك 
٠‏ ل رسالة المجتمع الاشستراكى (مصلحة الاستعلايات) 
1١‏ الكتاب السئنوى 1151 ( مصلحة الاستعلامات) 
١١‏ - كتاب الاحصاء السنوى .195 

17 مجموعة خطابات السيد الرئيس سلسلة اخترئنا لك 
6 - السد العالى ( نشرة بالانجليزية عن المجلس الدائم 


لتئمية الانتاج القومى ) 
٠١‏ الجوانب الاقتصادية لمشروع السد العالى ( نشرة بالانجليزية ) 
5 سد أسوان العالى ( مقال للدكتور حسن زكى بالانجليزية ) 
“اا السد العالى انتصار الشعب محَود هسنى أبن 


بيان بالصور والرسوم الواردة بالكتاب 


الصفحة 
شكل رقم )١(‏ يبين جملة التكاليف الكلية اليد 1 السد 
العالى بملايين الجنيهسات .. .. .. 2.2 2 ا.. : 16 


شمكل رقم الايد توي بن " الزيادة ية التومى 
بن مشووج السد العكالن ١‏ د 40د 0 13 


شكل رقم (1) رسم توضيحى يبين الوا ال 
الحكوبى من مشروع السد العالى .. د ا 


شكل رقم و( وسو بون القرلنك.: المنشساأة 5 والفرن 
نشاؤها على نهر النيل لضبط الميساه .. .. 0 


حرط وام رض ايضيتيي لدم السو يت 
التلفاائى .ااه ؛ : ان 7 21 


شسكلرقم (6) العقل البشسرىيحطم الجبل ويفجره .. ., 8.. 11 


ششكل رقم (7) بسي داورو ووو د 
الصخور تيهيدا لوضع الديناميت لاتمامعملية التفجير .. .. ٠‏ آه 


س شكل رقم (8)منشآت تجهيز الخحُرسانات ...تا ب با 89م 
اظفل زعم مووي اعساو 5 لود 
الستة التىستمر مثها المياة يت عه ف ادر ووفك الم ١‏ امنيا ني د 
شكل رقم ( اوه مسد تو نيمي اننا 
الانشساق زو “اك از 1 لاه 

بال مت السفلى للنفق "2 ., 3ه 

ششمكل رقم (؟1١)‏ ثقل اليد الناتجة عن الحفرفى الصف 
الأصقل ين أهه الثفق ى يا ده عه مره ام مه قم و إلا 

شكل رقم )١9(‏ منظر مداخل ا السمتة فى ١‏ اله 
الأمامى من قئاة تحويل مجرى الئهر . : 19 


رذن 


الصفحة 
شكل رقم )١5(‏ خرسانات انشساء محطة الكهريا علي 

مخارج الانقفاق .. .... ومع عند ديه جا موود 2و 56 
شكل رقم )١5(‏ اكتاف مداخل الانفاق ‏ .. .. .. .. .. /إيى 
شكل رقم (15) ا ا ا 

الالمسححاق د مم هد ب بهد افو د د ب 0 


شكل رقم 20197 ا الانفاقي الستة فى 
التناة الخلفنية .. .. 8 7/3 

سكل رقم(1/8)صورة السيد المهندس محمد صدقى سليمان 
وزير السد العالى وهو يسلم السيد الرئيس جمال عبد الناصر » أول 


حجر لالقائه فى النهر لبناء الجزء الامامى منالسد العالى  ..‏ _ “الا 
شكل رقم (15) منظر من الجو للسد العالى بعد 
انتهاسائه ع عا عه عافا دنوا وو هد لإا عور و رلا 49 عه 2 ع “نيه 


894 


محتويات الكتاب الصفحة 





مق ليل العمل الوطنى ل ع ا جد ا الو ال و ل ار ل 

من كلمات تنائد الثورة ف م 

باعلية فى السسطلية واي جه ل د الم وه الو جنا يب :5 

الباب الأول : المسد العالى ثورة اقتصادية .. .. .. .. .. .. ١١‏ 

مقدمة : السد العالى صورة للتنمية الاقتصادية .. .. ١‏ 

وه ]ولا تكلايسنك قروم عم عد بح عمد امد يد الى كمد و ونم 1 

##اقانيا : تقوائك اتروع حم ع ب عد حب مم لمم الع ل ةك :11 

قلعا الزياكة قن الحفل: اومن عد اا عبد عد م ع عند لأا 

وابعنا ؟ الزيدة عي الكل الحقومي: د د عد د وا اعد لآ 
خامسا : فوائد المشروع بالنسبة لجيه ورية 

اللسحطوة الت 1ج من اند مع مقطا م ا ب ب لا 
نسادسسا : دور السد العالى فى المجتمع الاثسستراكى 

1١ .. .. .. .. السد العالى ومفهوم الاشتراكية العربية‎ ١ 

ب السد العالى والحياةٌ الزراعية .. 2.2 ب .... ؟؟ 

هب الس العلى والواطن الفرة جد ساعد قث 84 

ذ ب تهجير أهالى الثوية .. .. بت بت يت ني فد م 8؟ 


المباب اللثانى اق ان ال تعن ااا 
الفصل الأول : ثظرة الى الماشي .. .. .. ...242 222.4 148 
الفصل الثائى : الاسس الفئية للمشروع .. .. .. .. .. 8" 


نينا 


الصفحة 

أولا : الموقسع واي ل ال ييف 4ق فد قا موي ايه ند عيث , 51 
كفنا ؟ قحدهة سيف لقوق بد عم عر ماهم د علد ب 0 387 
كنا( وطيق صق ' بي مد عه هع نمه بهد ند مهد عق معد 8 588 
رابعا : ثناة تحويل مجرى الثهر .. .. 2.2 2 .. 15 
تاموجاة الفيسيش نا يذه ع4 ع يع بلا منج هه يد ود كد بيه .557 
#وسلاسنا ؟ متحظة:كولية الكفيسها .د عم ع ع م ع ع 1 85 
> الفصل الثالث : برنامج تنفيذ الفيوم يه عد كام جو 13 


بن 'التعزل: الززائخ :الممنة الف سم منزوع: أبن 
توه فى اعنام :, لاا 


الباب المثالث : السد المعالى ثورة سياسيكة .. .. .. .. .. .. 18م 
القصل الاول : معركة التمويل .. .. ...02 .2 00.0 فم 

> الفصل الثائى : كقاح الشعب مرسصيل فيسل" 
الملشروع د ام 2 ممه 82 زا م 2 30 


الفصل الثالث : السسسد الع بحاي على ٠‏ شرح السبيلية 
الدرإيسة ع بت 1 


أولا: السد العالى فى مجلس الشيوخ الامريكق .. .. .. .. لا 


ثائيا 5 السنعة جاورا يود ني روات يسيم 
التريطقي: +0 زود لقني : دن ا اننا 


فالماانيع اللسسود الج عن كا أن دق وعد إل ساعد 7 14 
القصل الرابع : انتصار سياسة عدم الاثحياز .. .. .. .. 1١8‏ 
٠‏ أهم البياثات الفنية عن المشروم ده حل عرو و خم “117 
يواهم الكظطية حم ب 1ه ةو قا 
ع بيان بالصور والرسوم اواردة بلكب حل مل 16 


من 


هرئة قناة السو يس 


السفن العابرة لأوال همرة خلال شهر مارس عام 1978 


بلغ عدد السفن التى عبرت القناة لأول مرة خلال مارس الحالى 
1 سفينة منها ؟5 سفينة عبرت القناة من الشمال و ؟١‏ من 


الجنوب الى الشمال ٠‏ 


ومن بين تلك السفن ؟١‏ ناقلة نزيد الحمولة الكلية منها على 
0٠‏ طن وهى موضحة بالكشف التالى : 





| الخمولة 
اسم السفينة العلم الكلية 
طن 





| أوسيلا (ناقلة) انجليزى | 99545٠‏ 
جولف فن (ناقلة) انجليزى 5013لا" 
أسويجو دفندر (ناقلة)| ليبيرى 171/8 
بيرف أودل (ناقلة) نرويجى [5998*؟ 
داجهلد (ناقلة) نرويجى 5315311 





البشائع! 
حمولة | اتجاه العبور 
0 
فارغة | شمال/جنوب 
فارغة | شمال/جنوب 
/09” | جتوب/ شمال 
فارغة | شمال/ جنوب 
فارغة |شمال/جنوب 








جنسياته السفن التى عبرت القناة خلال شهر مارس عام ١9517‏ : 
السفن التى عبرت القناة خلال مارس ١951‏ ترقع أعلام 475 
جنسية مختلفة مقابل *57 جنسية فى مارس الماضى ٠‏ 
وكان ترتيب الجنسيات العشر الاولى خلال الشهر الحالى :# 


 ادنلوه‎  ايلاطيا‎  اسنرف‎  جيورنلا‎  ايريبيل‎  ارتلجنا‎ 
٠ السويد‎  ايناملأ‎  امنب‎  نانويلا‎ 


فى حين كان الترئيب فى مارس ١9375‏ كالآتى :ب 

 نانويلا‎  ايلاطيا‎  اسنرف‎  جيورنلا‎  ايريبيل‎  ارتلجنا‎ 
٠ ألمانيا‎  امتب‎  ديوسلا‎  ادنلوه‎ 

ومن بين الدول العشر الاولى التى عبرت سفنها القناة خلال 
الشهر الحالى زادت الحمولة الصافية لثمان من هذه الدول على 
مثيلانها العابرة فى مارس ١9317‏ بالنسب الآتية : 


انجلترا ارء/ز ل ليبيريا ه“ا/ز ب النرويج :51"/ز ‏ فرنسا 5/ | 
ايطاليا لا/ز ‏ هولندا زب بنما /1١ز‏ ب ألمانيا 15 * 


فى حين نقصت بالنسية لليونان بمقدار #ار٠/‏ والسويد 
01 





الدار القومية للطباعة والننشنو 
فرع الساحل 


الدار القومية للطباعة والننتتر 





العدد 51/1 
الثمن 5٠‏ 





